东 完 市 能 源 发 展 “ 十 四 五 ”规划 


二 O 〇 二 二 年 六 月 


eR 1 
a ee a 1 
ee ee 6 
第 宇和 从 的 问题 和 和 尘 民 0 Dn oad 7 

a 9 
dn 9 
人 9 
人 10 
人 13 

星人 16 
证 16 
单 三 全. 非 汉 能 源 清 洁 涡 区 利用 24 
0 28 
.ER a a 31 
第 五 节 推动 能 源 治 理 体系 现代 化 .pp 33 

第 四 章 : 环境 影响 评 全 9 dee 36 
De 36 


a Re 36 


第 38 


a ee a 38 
第 守节 汗 化 这 和 38 
se 38 
1 39 
用 39 
附 表 : 《东莞 市 能 源 发 展 “ 十 四 五 ”规划 》 重 点 项 目 表 ......... 40 
附 图 1 东莞 市 “十 四 五 ”规划 电源 项 目 布局 图 ................. 46 
附 图 2 2025 年 东莞 市 220 千 伏 电网 地 理 接 线 图 ................ 47 
附 图 3 东莞 市 “十 四 五 ”天 然 气 设施 规划 布局 图 ............... 48 


能 源 是 城市 发 展 的 基础 和 动力 ， 是 经 济 社会 高 质量 发 展 的 
根本 保障 。“ 十 四 五 ”时 期 ， 是 我 国 “两 个 一 百年 ”奋斗 目标 
的 历史 交汇 期 ， 是 开启 全 面 建设 社会 主义 现代 化 国家 新 征程 的 
重要 机 遇 期 ,是 广东 省 实现 “四 个 走 在 全 国 前 列 ”、 当 好 “两 
个 重要 窗口 ”的 关键 时 期 ， 也 是 我 市 把 握 粤 港澳 大 湾 区 、 深 圳 
社会 主义 先行 示范 区 、 省 改革 创新 实验 区 “三 区 ”建设 、 落 实 
碳 达 峰 、 碳 中 和 要 求 、 加 快 构建 “清洁 低 碳 、 安 全 高 效 、 智 能 
创新 ”的 现代 能 源 体 系 的 关键 时 期 。 为 指导 我 市 “十 四 五 ”时 
期 能 源 发 展 ， 根 据 《 东 莞 市 国民 经 济 和 社会 发 展 第 十 四 个 五 年 
规划 和 2035 年 远景 目标 纲要 》， 制 定 本 规划 。 


第 一 章 发 展 形势 


第 一 节 发 展 基础 

“十 三 五 ”期 间 ， 我 市 深入 贯彻 落实 “四 个 革命 、 一 个 合 
作 ” 能 源 安 全 新 战略 ， 严 格 落实 能 耗 “ 双 控 ”要 求 ， 加 快 推动 
能 源 基础 设施 建设 ， 持 续 推进 工业 “ 煤 改 气 ”， 狠 抓 节 能 减 排 
工作 ， 积 极 发 展 新 能 源 产业 ， 探 索 智慧 能 源 生态 系统 示范 区 建 
设 ， 能 源 发 展 取得 了 突出 的 成 绩 ， 为 我 市 经 济 高 质量 发 展 提供 
了 强力 的 支撑 。 

(一 ) 能 源 供应 能 力 不 断 增强 

一 一 电源 项 目 建设 有 序 推进 。 建 成 投产 东兴 电厂 二 期 、 谢 
岗 华能 热电 联 产 项 目 、 沙 田立 沙 岛 等 燃气 项 目 ， 建 成 科 伟 三 期 、 
东 实 新 能 源 、 粤 丰 电 厂 、 海 心 沙 环保 热电 等 固 废 焚 烧 发 电 项 目 ， 
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开工 建设 东莞 中 堂 天 然 气 热电 联 产 一 期 、 樟 木头 樟 洋 电厂 扩建 、 
东莞 守 洲 天 然 气 热电 联 产 电 源 项 目 等 项 目 。 截 止 2020 年 底 ， 本 
地 电源 总 装机 规模 为 650.1 万 千瓦 ， 其 中 气 电 规模 达 258 万 千瓦 ， 
较 2015 年 新 增 50 万 千瓦 ， 气 电 基 本 上 填补 煤 电 退役 空缺 。 

一 -电网 网 架 结构 不 断 完 善 。 初 步 建成 < 三 芯 六 办 有 ?” 玉 兰花 
形态 的 主干 输电 网 络 格局 ,截止 2020 年 底 ， 全 市 已 建成 $00 千 
伏 变 电站 5 座 ， 线 路 总 长 度 655 公里 ; 220 千 伏 变 电站 37 座 ， 
线路 长 度 1548 公里 ( 含 电 缆 63 公里 ) 。2020 年 供电 可 靠 率 为 
99.987%， 处 于 全 国 地 级 市 领先 水 平 。 

一 一 天 然 气 储 运 体系 初步 建成 。 在 “全 市 燃气 一 张 网 ”的 精 
神 指 导 下 , 已 形成 基本 完善 的 天 然 气 输 配 系统 。 截止 2020 年 底 ， 
全 市 已 建成 天 然 气管 道 约 3480 公里 ，LNG 储 气 设施 容量 16.35 
万 方 ( 水 容积 ) ， 可 储存 天 然 气 约 1 亿 方 (气态 ) 。 东 莞 新 奥 
已 实现 市 域 高 压 管 网 与 立 沙 岛 九 丰 LNG 储备 库 (298 万 立方 米 
LNG 储 负 ) 连通 ,进一步 巩固 了 东莞 “多 气 源 、 一 张 网 、 互 联 互 
通 ” 的 稳定 供 气 格局 。 

一 一 煤炭 石油 供应 体系 保持 稳定 .拥有 闭 钊 煤 败 码头 16 个 ， 
煤 几 年 吞吐 量 超过 5500 万 吨 ; 敷设 成 品 油 输油管 线 达到 130 公 
里 , 成品 油 仓储 库容 达到 206 万 立方 米 , 现 有 323 座 加 油 站 和 2 
座 加 所 站 ; 液化 石油 气 供应 企业 超过 24 家 ， 已 建 液化 石油 气 储 
存 站 1 座 ， 液 化 石油 气 储 配 站 24 座 ， 瓶 装 液化 石油 气 供应 站 超 
过 440 个 ， 总 饶 容 超过 16 万 立方 米 。 


(二 ) 能 源 结构 转型 步伐 加 快 

一 一 清洁 能 源 消费 占 比 提升 。2020 年 全 市 煤 品 、 油 品 、 天 
然 气 、 一 次 电力 及 其 他 能 源 消费 比重 为 23%: 11%: 12%: 53%， 
与 2015 年 相 比 ， 煤 炭 消费 占 比 下 降 近 21 个 百分点 ， 天 然 气 消 
费 上 升 近 7 个 百分点 ， 一 次 电力 〈 售 外 来 电 ) 能 源 消费 上 升 近 
16 个 百分点 。 

一 一 电源 结构 加 快 向 清洁 低 碳 转 型 。2020 年 ， 清 洁 能 源 发 
电 装 机 318.1 万 千瓦 ， 装 机 占 比 48.9%， 较 2015 年 提高 26.5 个 
百分点 ， 其 中 光伏 装机 37.6 万 千瓦 ， 较 2015 年 新 增 33.2 万 千 
瓦 ， 装 机 增长 7.6 倍 。 

一 一 煤炭 消费 总 量 进 一 步 压 减 。 推 动 服役 期 满 炬 电机 组 按 
期 退役 ， 关 停 沙 角 电 厂 5 合 燃 煤 机 组 ， 总 计 规 模 131 万 千瓦 ; 
推动 燃 煤 自 备 电厂 “ 煤 改 气 ” 推动 大 朗 、 和 常平、 虎门、 麻 涌 印 
染 纺 织 产 业 园 实现 煤 改 气 , 累计 淘汰 燃 并 锅炉 29 合 合计 665 蒸 
吨 。2020 年 煤炭 消费 1112 万 吨 ，2018-2020 年 煤炭 消费 实现 压 
减 555 万 吨 (2017 年 消费 1667 万 吨 ) ， 超 额 完 成 省 三 年 压 减 
299 万 吨 任务 ， 完 成 比例 达到 185%。 

(三 ) 节能 减 排 工作 成 效 显著 

一 一 能 源 利 用 效率 稳步 提升 。 认 真 部 署 、 严 格 实施 能 源 “ 双 
控 工 作 ”， 积 极 完善 和 落实 节能 考核 制度 ， 大 力 淘汰 落后 和 过 条 
产能 ， 经 济 社会 发 展 能 效 水 平 不 断 提 升 。 截 至 2020 年 底 ， 我 市 
能 源 消费 总 量 为 3042.59 万 吨 标准 并 “十 三 五 ”期 间 累 计 新 增 


233.6 万 吨 ， 单 位 GDP 能 耗 累计 下 降 19.3%， 顺 利 完成 广东 省 
下 达 的 能 源 “ 双 控 ” 目 标 任务 。 

一 一 狠 抓 重点 领域 节能 。 严 格 做 好 源头 控制 ， 扎 实 落实 节 
能 目标 责任 考核 ， 组 织 对 镇 街 、 重 点 用 能 单位 能 耗 “ 双 控 ” 目 标 
责任 落实 情况 的 考核 ， 重 点 对 陶瓷 、 水 泥 、 玻 璃 、 造 纸 等 行业 
相关 企业 开展 节能 专项 监察 。 积 极 推进 建筑 节能 ，“ 十 三 五 ” 
期 间 ， 新 增 节能 建筑 面积 4573 万 平方 米 ， 新 增 可 再 生 能 源 建 筑 
应 用 面积 330 万 平方 米 ， 完 成 既 有 建筑 节能 改造 面积 350 万 平 
方 米 。 积极 推 动 交 通 节 能 ， 实 现 了 市 区 公交 车 100% 纯 电动 化 ， 
全 市 累计 建成 充电 站 1000 座 、 充 电 桩 超 7000 个 。 
积极 发 展 低 碳 循环 经 济 。 截止 2020 年 底 ， 全 市 生活 垃 
圾 焚烧 处 理 能 力 达 1.25 万 吨 /日 ,生活 垃圾 无 害 化 处 理 率 达 100%， 
生活 垃圾 焚烧 处 理 能 力 居 于 全 国 大 中 城市 前 列 ; 松山 湖 (生态 
园 ) 被 认定 为 2016 年 广东 省 循环 化 改造 试点 园区 ; 东莞 市 海 心 
沙 资源 循环 利用 基地 成 功 申 报 为 国家 级 资源 循环 利用 基地 ， 成 
为 广东 省 唯一 国家 级 的 资源 循环 利用 基地 。 

(四 ) 新 产业 新 业态 不 断 涌现 

一 一 新 能 源 产业 呈现 良好 发 展 态 势 。2020 年 东莞 锂电 池 产 
业 规 模 超 500 亿 元 ， 其 中 消费 电子 类 锂电 池 产 值 规模 位 居 全 国 
第 二 ， 拥 有 30 家 优秀 的 规 上 锂电 设备 生产 企业 ,锂电 设备 覆盖 
锂电 池 全 产业 链 ， 键 电 智能 化 设备 在 国内 领先 。 在 氢 能 源 产业 
方面 ， 初 步 构建 了 燃料 电池 汽车 产业 链 雏 形 ， 东 莞 巨 正 源 丙烷 


脱 氢 项 目 建 成 后 副 产 氢气 可 达 5 万 吨 /年 以 上 ， 高 纯 氢气 产能 可 
达 6000 吨 /年 ; 太阳 能 光伏 产业 初 具 规 模 ，2018 年 规模 以 上 光 
伏 企 业 年 总 产值 超 50 亿 元 ， 在 光伏 逆 变 器 (华为) 、 太 阳 能 电 
池 (五 星 太 阳 能 、 南 玻 光 伏 ) 和 光伏 发 电 盖 板 玻 璃 ( 南 玻 太阳 
能 玻璃 ) 方面 具备 一 定 的 核心 竞争 力 ， 也 拥有 较 大 的 国际 市 场 。 

一 一 建设 智慧 能 源 生态 系统 示范 区 。 深 入 推进 智慧 能 源 生 
态 系 统 示 范 区 规划 建设 ， 率 先 构建 现代 化 智慧 能 源 生态 系统 。 
启动 了 松山 湖 智能 电网 示范 区 规划 建设 工作 ， 首 创建 设 一 张 高 
可 靠 性 电网 、 建 设 N 种 不 同类 型 的 终端 供 能 模式 ， 建 设 一 个 能 
源 互联 网 信息 共享 平 合 的 “1+N+1? 规 划 思 路 ， 并 于 2019 年 升级 
为 省 级 智慧 能 源 生态 系统 示范 区 。 


专栏 1 东莞 市 “十 三 五 ”能 源 指标 完成 表 


任 六 世 记 
8 标 2015 年 | 2020 年 0 
一 、 总 量 控制 
能 源 消费 总 量 (万 吨 标准 煤 ) 2808.69 3042.59 2% 
煤炭 消费 量 (万 吨 ) 1804 1112 -9% 
成 品 油 消费 量 ( 万 吨 ) 236 245 1% 
天 然 气 消费 量 〈 亿 立方 米 ) 12 31 21% 
全 社会 用 电量 ( 亿 千 瓦 时 ) 667 874 6% 
二 、 能 源 消费 结构 (% ) 
其 中 : 煤 品 (% ) 44 23 [-21] 
油 品 (% ) 13 11 [-2] 
天 然 气 (%) 6 12 [6] 
一 次 电力 及 其 他 (%) 38 53 [15] 
三 、 供 应 能 力 
发 电 装 机 ( 万 千瓦 ) 764 650.1 [-109.9] 
其 中 : 煤 电 占 比 (%) 62 51.1 [-10.9] 
气 电 占 比 (%) 35 39.7 [4.7] 
可 再 生 能 源 占 比 (%) 3 9.2 [6.2] 
四 、 民 生 用 能 


人 均 生 活用 能 ( 吨 标 煤 /人 -年 ) 0.40 0.47 3% 
人 均 生活 用 电量 (千瓦 时 /人 -年 ) 846 1043 4% 
五 、 单 位 GDP 能 耗 累计 降低 (% ) [20.5] 

第 二 节 发 展 形势 


当今 世界 正经 历 百年 未 有 之 大 变局 ， 全 球 能 源 供需 格局 深 
刻 调 整 ， 能 源 安 全 形势 日 趋 复杂 ， 绿 色 低 碳 发 展 已 成 大 势 。 在 
碳 达 峰 、 碳 中 和 目标 要 求 下 ， A 
电气 化 、 和 鬼 Wk A 、 安 全 高 效 的 现代 

随 着 粤 港 澳 大 湾 区 、 深 圳 社会 主义 先行 示范 区 和 “一 核 一 带 
一 区 ”的 建设 ,广东 省 区 位 优势 日 益 凸 显 ， 能 源 发 展 呈 现 机 遇 与 
挑战 并 存 的 格局 。 东 莞 已 成 为 地 区 生产 总 值 过 万 亿 元 、 人 口 超 
千 万 的 城市 ， 随 着 “ 双 区 ”和 省 改革 创新 实验 区 建设 纵深 推进 
有 利于 我 市 抢先 占 位 ， 发 挥 区 位 和 产业 链 完 备 优势 ， 承 接 大 湾 
区 优质 资源 ， 打 造 大 湾 区 先进 制造 业 的 制高点 ， 经 济 的 发 展 对 
能 源 发 展 必然 提出 更 高 的 要 求 。 

(一 )“ 三 区 ”个 加 为 能 源 发 展 创造 重大 机 遇 

我 市 是 粤 港 澳 大 湾 区 国际 产业 制造 业 的 先驱 城市 ， 地 处 广 
州 、 深 圳 两 大 湾 区 中 心 城市 连 线 ， 区 位 优势 和 政策 优势 日 益 凸 
显 ， 推 动 我 市 加 速 培育 产值 超 千 亿 的 世界 级 先进 制造 业 产 业 集 
群 ， 为 我 市 经 济 社会 高 质量 发 展 赋予 强大 动能 。“ 三 区 ”建设 对 
能 源 发 展 提出 了 更 高 的 要 求 ， 也 为 能 源 高 质量 发 展 提供 了 重要 
机 遇 ， 可 为 我 市 在 能 源 科技 创 新 、 能 源 产 业 转 型 升级 、 能 源 体 
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制 机 制 改革 、 能 源 合作 、 人 才 支 持 等 方面 提供 重要 支撑 . 

(二 )“ 双 碳 ” 目 标 加 速 推 动能 源 结 构 优 化 调整 

“十 四 五 "时 期 是 全 面 加 快 推动 " 碳 达 峰 ?工作 的 关键 期 窗口 
期 ， 为 满足 人 民 群 众 对 美好 生态 环境 的 需要 ， 适 应 生态 文明 的 
更 高 要 求 ， 清 洁 化 、 低 碳化 是 广东 省 和 我 市 新 时 期 能 源 结构 调 
整 的 主要 方向 ， 未 来 广东 省 沿海 核电 、 海 上 风电 、 光 伏 发 电 等 
非 化 石 能 源 发 展 迅 邦 ， 全 省 清洁 能 源 供应 能 力 持续 提高 ， 有 利 
于 我 市 积极 引入 市 外 清洁 能 源 ， 优 化 调整 能 源 结构 。 

(三 ) 能 源 科技 创新 推动 能 源 产 业 加 速 发 展 

当前 能 源 科技 创新 进入 活路 期， 先进 能 源 技术 不 断 发 展 ， 
能 源 新 产业 和 新 业态 不 断 涌现 ， 能 源 技术 成 为 新 一 轮 科技 革命 
和 产业 革命 的 重要 突破 口 。 我 市 地 处 广 深 港澳 科技 创新 走廊 连 
接 广州 、 深 圳 两 大 引 侈 城市 ， 将 依托 两 地 高 校 科研 院 所 众多 、 
高 新 技术 企业 集聚 特点 ， 发 挥 东 莞 制造 企业 和 工业 园区 集聚 的 
优势 ， 建 成 具有 全 球 影响 力 的 先进 制造 基地 ， 有 利于 推动 我 市 
能 源 科技 创新 、 加 速 培育 新 能 源 产业 ， 

第 三 节 面临 的 问题 和 挑战 

(一 ) 能 源 供 应 保障 水 平 有 待 提高 

我 市 作为 广东 省 重要 的 制造 业 基地 ， 能 源 需求 仍 将 保持 网 
性 增长 ， 然 而 我 市 本 地 资源 短缺 ， 能 源 对 外 依存 度 高 ， 可 再 生 
能 源 资源 条 件 一 般 ， 能 源 供应 易 受 外 部 影响 。 电 力 保障 压力 长 
期 存在 ， 随 着 沙 角 电厂 逐步 退役 ， 本 地 供电 自给 率 将 进一步 下 
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降 ，500 千 伏 莞 城 片 、 纵 江 片 、 横 沥 片 均 出 现 了 不 同 程度 的 供电 
紧张 局 面 ， 电 网 运行 风险 增 大 。 天 然 气 供应 保障 仍 面 临 压力 ， 


随 着 未 来 气 电 的 投产 运行 和 “ 煤 改 气 ” 的 推进 ， 天 然 气 消费 量 迅 
当下 团 i 天 人 汶 气 Rn 
不 确定 性 。 


(二 ) 能 源 结 构 清洁 化 转型 难度 加 大 

在 “ 碳 达 峰 、 碳 中 和 ”背景 下 ， 为 了 落实 碳 达 峰 的 行动 要 
求 ， ee 2 
需 进 一 步 推 动能 源 结构 调整 。 我 市 可 再 生 能 源 资 源 条 件 和 发 展 
空间 有 限 ， ee L 备 开发 水 电站 、 ee 海洋 能 等 可 
再 生 能 源 的 条 件 ， 仅 太阳 能 具 a 太阳 能 
光伏 由 于 多 种 因素 的 制约 ， 总 体 规模 还 很 小 。 能 源 结构 的 低 碳 
0 利用 ， eu 对 外 依存 度 
高 ， 天 然 气 供应 受 外 部 影响 增 大 ， 天 然 气 价格 不 确定 因素 加 大 ， 
ee 

(三 ) 资源 环境 协调 发 展 有 待 提升 


我 市 城市 化 发 展 迅速 ， 人 口 密度 大 ， 土 地 资源 日 益 紧 缺 ， 
在 不 断 强 化 的 生态 环保 要 求 下 , 用 地 用 海 用 林 等 要 素 资源 紧张 ， 
电力 、 煤 油气 站 场 储 库 、 管 线 等 能 源 项 目 规划 选 址 难度 进一步 
ee 拆迁 安置 和 社会 稳 
定 等 问题 ， 也 是 成 为 约束 能 源 利用 和 经 济 发 展 的 突出 因素 。 


第 二 草 总 体 要 求 


第 一 节 指导 思想 

坚持 以 习近平 新 时 代 中 国 特色 社会 主义 思想 为 指导 ， 全 面 
A en /Ws ee 
精神 ， 立 足 新 发 展 阶 段 ， 贯 彻 新 发 展 理念 ， 构 建新 发 展 格局 ， 
以 推动 高 质量 发 展 为 主题 ， 紧 紧 围绕 “四 个 革命 、 一 个 合作 ”能 
源 安全 新 战略 ， 积 极 落 实 能 源 行业 碳 达 峰 、 碳 中 和 要 求 ， 加 快 
推动 能 源 革命 ， 系 统 优化 能 源 体系 ; 以 能 源 绿色 低 碳 发 展 为 关 
键 ， 提 高 能 源 利 用 效能 ， 优 化 能 源 结构 ; 以 保障 能 源 安 全 为 主 
要 任务 ， 加 快 能 源 基 础 设施 建设 ， 完 善 能 源 储 运 体系 ; 以 创新 
为 主要 驱动 力 ， 积 极 推动 能 源 技术 创新 和 体制 机 制 变 革 ; 全 方 
位 构建 “清洁 低 碳 、 安 全 高 效 、 智 能 创新 ”的 现代 能 源 体 系 ， 为 
推动 东莞 在 “ 双 万 ”新 起 点 上 加 快 高 质量 发 展 提供 坚实 支撑 和 保 
障 . 

第 二 节 基本 原则 

一 一 清洁 低 碳 、 绿 色 发 展 。 牢 牢 把 握 生 态 文明 建设 要 求 ， 
围绕 碳 达 峰 目标 ， 推 动 全 社会 能 效 提升 ， 加 快 推动 化 石 能 源 清 
洁 发 展 ， 持 续 推 动工 业 “ 煤 改 气 ? 工 作 ， 扩 大 天 然 气 利用 规模 ， 
挖掘 本 地 可 再 生 能 源 潜力 ， 不 断 提高 清洁 能 源 消费 比重 。 推 动 
重点 领域 节能 ， 工 业 领 域 推进 绿色 制造 ， 建 筑 领域 推动 节能 改 
造 ， 交 通 领域 加 快 形 成 绿色 低 碳 运输 方式 。 


一 一 保障 优先 ， 安 全 发 展 。 加 强 能 源 供应 基础 设施 建设 ， 
补 齐 能 源 基 础 设施 短 板 ， 提 升 能 源 综合 供应 能 力 ， 构 建 多 元 
源 供应 体系 ， 完 善 能 源 应 急 保障 机 制 ， 提 升 能 源 系统 抗 风 险 外 
力 ， 筑 牢 能 源 安 全 基石 。 

一 一 科技 引领 、 创 新 驱动 。 以 科技 创新 驱动 能 源 高 质量 发 
展 ， 发 挥 能 源 示范 工程 引领 效应 ， 优 进 技术 、 体 制 、 商 业 模式 
创新 ， 鼓 励 能 源 基础 设施 跨 界 融合 发 展 ， 创 新 综合 能 源 服务 、 
分 布 式 供 能 等 能 源 利 用 模式 ， 依 托 制 造 业 优势 ， 激 发 社会 能 源 
科技 创新 活力 ， 以 研发 平台 和 示范 项 目 为 带动 ， 加 强 对 新 能 源 
相关 产业 的 培育 力度 。 

一 一 统筹 兼顾 、 协 调 发 展 。 统 筹 全 市 能 源 规 划 布 局 ， 加 强 
与 上 位 规划 、 同 级 规划 的 衔接 ， 做 好 能 源 布 局 与 社会 经 济 、 土 
地 利用 、 环 境 保 护 之 间 的 统筹 ， 统 筹 市 内 和 市 外 资源 ， 优 先 控 
据 本 地 电力 资源 ， 依 托 省 网 积极 引入 外 来 清洁 电力 ， 统 筹 做 好 
煤 电 退役 后 的 电源 替代 工作 。 统筹 市 场 改革 与 保障 供应 的 关系 ， 
满足 人 民 对 优质 优 价 能 源 的 需求 ， 实 现 能 源 与 经 济 社会 协调 发 
展 。 

第 三 节 发 展 目标 

经 过 “十 四 五 ”时 期 的 建设 及 发 展 ， 全 市 能 源 供 应 安全 保障 
水 平 进一步 增强 ， 能 源 清洁 化 水 平 进 一 步 提升 ， 能 源 利用 效率 
全 面 提高 ， 能 源 消费 总 量 得 到 有 效 控制 ， 能 源 产业 体系 不 断 完 
善 , “清洁 低 碳 、 安 全 高 效 、 智 能 创新 ”的 现代 能 源 体系 初步 形 
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成 ， 更 好 的 支撑 经 济 社 会 高 质量 发 展 。 

一 一 能 源 总 量 方面 。2025 年 全 市 能 源 消费 总 量 完成 广东 省 
分 解 任务 目标 ， 全 社会 用 电量 预计 达到 1200 亿 千 瓦 时 左右 , 煤 
发 消费 总 量 预 计 达 523 万 吨 左右 ， 天 然 气 消费 总 量 预计 达 100 
亿 立 太 米 左 在: 

一 一 能 源 效率 方面 。“ 十 四 五 ?期间 ， 单 位 GDP 能 耗 累计 下 
降 完 成 广东 省 分 解 任 务 目 标 ， 单 位 生产 总 值 电 耗 暴 计 下 降 约 
109%6 左 右 。 

一 一 低 碳 目标 方面 。“ 十 四 五 ?期 间 ， 单 位 GDP 二 氧化 碳 排 
放量 累计 下 降 完 成 广东 省 分 解 任务 。 

一 一 能 源 结构 方面 。 到 2025 年 ， 能 源 消费 总 量 中 煤 品 、 油 
品 、 天 然 气 、 一 次 电力 及 其 他 占 比分 别 达 到 10%、15%、39%、 
36%. 

一 一 能 源 保障 方面 。 到 2025 年 ， 全 市 电力 装机 容量 达到 
1920 万 千瓦 左右 , 能 源 综合 生产 能 力 达 58 万 吨 标准 煤 ， 天 然 气 
储备 能 力 ( 液态 ) 达 2.25 亿 立 方 米 左右 ,供电 可 靠 率 达 99.988%。 

一 一 民生 用 能 方面 . 到 2025 年 , 人 均 生 活用 能 达 0.51 吨 标 
准 煤 /人 -年 左右 ， 在 市 内 各 区 域 及 城 际 高 速 公路 服务 区 建成 约 
34000 个 充电 桩 (不 食 私 人 及 内 部 专用 充电 桩 ) 及 29 座 加 氧 站 。 


专栏 2 


“十 四 五 ”东莞 市 能 源 发 展 主要 指标 


年 均 增 
类 别 指标 单位 | 2020 年 | 2025 年 i 属性 
煤炭 消费 量 万 吨 1112 323 [-589] 预期 性 
总 量 天 然 气 消费 量 本 31 100 [69] 预期 性 
全 亿 千 不 
全 社会 用 电量 时 874 1200 6.1% 预期 性 
效率 | 站 心 2 2 , 
目标 单位 GDP 能 耗 降低 2 完成 广东 省 约束 性 
低 碳 | 单位 GDP 二 氧化 碳 排 | ， 分 解 任务 ， 
目标 | 。 放量 累计 下 降 人 
煤 品 消费 比重 % 23 10 [-13%] 预期 性 
油 品 消费 比重 % 11 15 [3%] 预期 性 
结构 天 然 气 消费 比重 % 12 39 [27%] 预期 性 
目标 | 一 次 电力 及 其 他 能 源 i 
消费 比重 06 53 36 [-17%] 预期 性 
清洁 能 源 装机 比例 % 48.9 88.6 [39.7%] “| 预期 性 
本 地 电力 装机 总 量 | 万 千瓦 | 650.1 1920 [1269.9] | 预期 性 
能 源 综合 生产 能 力 38 58 [20] 。 | 预期 性 
500 千 伏 变 电站 数量 座 5 8 [3] 预期 性 
pe 220 千 伏 变电站 数量 座 37 57 [20] 预期 性 
J 220 千 伏 线路 长 度 | 公里 | 1458 1800 [342] ”| 预期 性 
S 刀 与 
ee (| 汽 诅 1 2.25 [1.25] “| 预期 性 
城市 天 然 气 高 压 管 网 | 公里 380 480 [100] 预期 性 
城市 天 然 气 中 压 管 网 | 公里 3000 3750 [750] 预期 性 
供电 可 靠 率 % 99.987 | 99.988 [0.001] 预期 性 
人 均 生 活用 能 。 | 吨 标 癌 /| 047 | 05l 2% | 预期 性 
民生 We 期 
目标 充电 桩 数量 个 6000 34000 [28000] “| 预期 性 
加 氧 站 数量 座 2 29 [27] 预期 性 


第 四 节 发 展 布局 

“十 四 五 ?期间 ， 重 点 加 强 西北 区 、 西 南 区 和 东区 三 大 清洁 
发 电 基地 ， 推 动 立 沙 岛 天 然 气 接收 和 储 运 基地 建设 ， 优 化 天 然 
气管 网 、 电 网 和 新 能 源 交 通 服 务 基 础 设施 三 大 网 络 ， 打 造 智慧 
能 源 生态 系统 示范 区 ， 构 建 “两 基 三 网 一 区 ”的 能 源 格局 。 

(一 ) 强化 “两 基地 ”建设 

一 一 清洁 发 电 基地 。 结 合 工业 园区 和 产业 集聚 区 供电 和 热 
力 负荷 集中 区 域 ， 建 设 形成 西北 区 、 西 南 区 和 东区 三 大 区 域 以 
天 然 气 热电 联 产 为 主 的 清洁 发 电 基地 。 西 北 区 包括 麻 涌 、 中 党 、 
高 卡 、 万 江 、 道 洽 、 洪 梅 等 6 个 镇 街 ， 西 南 区 包括 沙田 、 厚 街 、 
虎门 、 长 安 等 $ 个 镇 街 ， 东 区 包括 谢岗 和 樟木头 2 个 镇 街 。 

一 一 天 然 气 接收 和 储 运 基地 。 立 沙 岛 地 区 加 快 建设 调 峰 储 
备 库 项 目 ， 提 升 东莞 市 天 然 气 储备 调 峰 和 保 供 能 力 。 

(二 ) 完善 提升 “三 张 网 ” 

一 一 天 然 气管 网 。 加 快 推 进 市 政 高 压 管道 形成 四 个 闭环 ， 
两 个 半 环 的 管 网 格局 ， 推 进 穗 莞 天 然 气 干线 项 目 建设 ， 加 快 与 
全 省 “一 张 网 ”的 供 气 衔 接 ， 加 强 与 周边 地 市 高 中 压 管 网 设施 的 
衔接 ， 提 高 天 然 气 管 网 的 覆盖 水 平 ， 实 现 东莞 天 然 气 “ 多 气 源 、 
一 张 网 、 互 联 互通 ” 供 气 格 局 。 

一 一 电网 。 加 快 电网 基础 设施 建设 与 改造 ， 进 一 步 完善 “ 三 
芯 六 准 ” 玉 兰花 目标 网 架 ， 加 快 推进 变电站 基础 建设 ,全 面 推 进 
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新 建 变电站 智能 化 ， 推 进 电网 智能 化 、 数 字 化 转型 ， 打 造 大 湾 
区 一 流 智 能 电网 ， 构 建 适 应 新 能 源 发 展 的 坚强 主 网 及 以 新 能 源 
为 主体 的 新 型 电力 系统 。 

一 一 新 能 源 交通 服务 基础 设施 网 络 。 完 善 电动 汽车 充电 设 
施 网 络 。 充 分 依托 住宅 小 区 、 单 位 停车 位 配 建 充 电 桩 ， 鼓 励 有 
条 件 的 充电 设施 对 社会 公众 开放 ， 以 满足 基本 充电 需求 。 依 托 
全 市 范围 内 的 高 速 公路 网 络 ， 重 点 在 服务 区 建设 城 际 快 充 站 ， 
ee 推进 景区 电动 汽车 充电 基础 设施 建设 运 

。 推 动 所 能 源 汽车 应 用 和 加 氢 站 建设 ， 开 展 燃 料 电池 汽车 应 
用 示范 。 

(三 ) 智慧 能 源 生态 系统 示范 区 

推进 松山 湖 智慧 能 源 生态 系统 示范 区 第 二 阶段 、 滨 海湾 新 
区 智慧 能 源 生态 系统 及 多 个 碳 达 峰 碳 中 和 试点 示范 区 的 建设 ， 
打造 全 国 领先 的 省 级 智慧 能 源 生态 系统 示范 区 名 片 。 


第 三 章 重点 任务 


第 一 节 加 强 能 源 供应 安全 保障 

(一 ) 提升 能 源 多 元 供应 能 力 

按照 “依托 省 网 、 立 足 本 地 、 技 术 先 进 、 环 保 节 能 、 适 度 
前 、 留 有 备用 ”的 基本 思路 ， 合 理 布局 支撑 性 电源 ， 加 快 推进 供 
热 负 荷 区 域 和 “ 煤 改 气 ” 集 中 区 域 天 然 气 热电 联 产 机 组 建设 ， 升 
级 扩建 负荷 中 心 保障 性 支撑 电源 ， 提 高 清洁 能 源 与 可 再 生 能 源 
发 电 比例 ， 加 快 补 齐 电 力 基础 设施 短 板 ， 提 升 电力 供应 保障 能 
2 

一 一 持续 推进 能 源 结构 优化 工作 。 稳 步 推进 沙 角 电 厂 燃 煤 
机 组 退役 ， 提 前 谋划 实施 保障 电力 安全 供应 、 调 峰 气 电机 组 及 
抗灾 保障 电源 建设 工作 ， 重 点 在 西南 片区 、 西 北 片 区 等 负荷 密 
集 区 规划 布局 气 电 项 目 建设 ， 推 动 电力 供应 保障 对 和 象 从 煤 电 机 
组 转 为 气 电 机 组 。 稳 步 推进 工业 领域 用 能 结构 清洁 低 碳 转型 ， 
有 序 推进 到 龙 纸 业 、 理 文 造 纸 、 金 田 纸 业 等 项 目 自 备 电厂 “ 煤 改 
气 ” 工 作 ， 同 步 完 成 “ 煤 改 气 ”相关 配套 工程 建设 ,确保 2025 年 
底 前 全 面 完成 < 煤 改 气 ”、 煤 电 退 役 相 关 工作 。“ 十 四 五 ”期 间 ， 
玖 龙 纸 业 、 沙 田 丽 海 纺织 等 制造 业 企 业 用 气 需 求 大 幅 提升 ， 全 
市 将 新 增 超 60 亿 立 方 米 用 气 需 求 ，2025 年 天 然 气 消费 量 将 超 
100 亿 立 方 米 。 
积极 发 展 天 然 气 发 电 。 积 极 发 展 天 然 气 热电 联 产 和 集 
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化 


中 供 热 项 目 ， 鼓 励 大 型 建筑 、 工 业 园 区 建设 天 然 气 分 布 式 能 源 
站 ， 重 点 建设 东莞 中 堂 天 然 气 热电 联 产 及 二 其 项目、 东莞 守 洲 
天 然 气 热电 联 产 电源 项 目 、 高 起 电厂 改 扩建 项 目 、 洪 梅 热电 联 
产 项 目 、 东 城 电厂 扩建 等 项 目 。 提 前 谋划 实施 保障 电力 安全 供 
应 、 调 峰 气 电机 组 及 抗灾 保障 电源 建设 工作 ,尤其 在 西南 片区 、 
西北 片区 等 负荷 密集 区 规划 布局 气 电 项 目 建设 。 推 动 建设 谢岗 
华能 二 期 天 然 气 发 电 项 目 、 东 莞 华润 大 朗 天 然 气 发 电 项 目 、 谢 
岗 沙 角 C 电厂 替代 调 峰 项 目 、 樟 洋 电 厂 扩建 及 三 期 项 目 等 。“ 十 
四 五 ”期 间 , 新 增 天 然 气 发 电 装机 约 1326.4 万 千瓦 ， 到 2025 年 ， 
天 然 气 发 电 总 装机 规模 达到 约 1584.4 万 千瓦 。 

一 一 挖掘 太阳 能 多 元 化 利用 潜力 。 积 极 推动 “ 整 县 光伏 ”， 
创建 分 布 式 光伏 发 电 应 用 示范 区 ， 推 广 与 建筑 相 结合 的 并 网 分 
布 式 光伏 发 电 系统 ， 积 极 推进 分 布 式 光 伏 发 电 项 目 在 产业 集聚 
区 、 高 新 技术 开发 区 、 公 共 机 构 、 重 点 用 能 企业 等 建筑 屋顶 建 
设 应 用 ， 与 用 电 负荷 相 匹配 ， 就 近 接 入 ， 就 地 消 纳 。 充 分 发 挥 
技术 创新 优势 ， 推 动 应 用 深度 融合 ， 扩 大 “光伏 + 多 元 化 利用 范 
围 ， 鼓 励 采 用 多 样 化 的 太阳 能 利用 技术 ,推进 太阳 能 综合 应 用 ， 
满足 城市 电力 、 供 热 、 制 冷 等 能 源 需 求 。“ 十 四 五 期间， 新 增 
光伏 发 电 装 机 约 42.4 万 千瓦 , 到 2025 年 ,光伏 发 电 总 装机 规模 
达到 约 80 万 千瓦 。 

一 一 因地制宜 开发 利用 国 废 焚烧 发 电 项 目 。 在 确保 安全 可 
靠 、 先 进 环保 、 省 地 节能 、 经 济 适用 的 前 提 下 ， 合 理 规划 布局 
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固 废 焚烧 发 电 项 目 ， 适 当 建 设 污 泥 挨 烧 耦 合 发 电 示 范 项 目 ， 推 
动 形 成 生活 污 泥 全 过 程 处 置 闭环 .。 “十 四 五 ”期 间 ， 新 增 固 废 焚 
烧 发 电 项 目 装 机 约 14.1 万 千瓦 ， 到 2025 年 , 固 废 焚 烧 发 电 项 目 
总 装机 规模 达到 约 36.6 万 千瓦 。 

Oe og 
力 供应 安全 情况 下 ， 适 度 增加 调 入 电量 。 加 快 建设 输电 通道 ， 
大 力 推 进 We 广东 电网 直流 背靠背 

莞 工程 (大 湾 区 南通 道 直流 背靠背 工程 ) 、 生 态 输 变 电 工程 、 
as 


专栏 3 电源 重点 工程 列表 


气 电 : 新 增 东 莞 中 堂 天 然 气 热电 联 产 二 期 、 东 莞 宁 洲 天 然 气 热电 联 产 电源 项 目 、 
高 趟 电厂 改 扩建 项 目 、 洪 梅 热电 联 产 项 目 、 东 城 电 厂 扩 建 等 项 目 。 综合 考虑 调 峰 需 
和 建设 条 件 ， 合 理 规划 调 峰 气 电 布 局 ， 推 动 建设 谢岗 华能 二 期 天 然 气 发 电 项 目 、 
华润 大 朗 天 然 气 发 电 项 目 、 谢 岗 沙 角 C 电厂 替代 调 峰 项 目 、 樟 洋 电 厂 扩 建 及 三 期 


求 
东 


从 


Ee 
“ 完 
目 拉 


项 
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(二 ) 积极 构建 新 型 电力 系统 

按照 “智能 、 高 效 、 可 靠 、 绿 色 ” 的 现代 化 智慧 城市 电网 建 
设 目 标 ， 构 建安 全 可 靠 、 能 力 充足 、 适 应 性 强 的 网 架 。 加 快 电 
网 基础 设施 建设 与 改造 ， 进 一 步 完善 “三 芯 六 状 ” 玉 兰花 目标 网 
架 ， 配 电网 与 输电 网 、 电 源 规划 相 协 调 ， 增 强 各 层级 电网 之 间 
的 负荷 转移 和 相互 支援 能 力 ， 从 根本 上 解决 重 过 载 、 低 电压 等 


突出 问题 ， 提 升 电网 电能 质量 和 满足 供电 可 靠 性 要 求 。 全 面 推 
进 新 建 变电站 智能 化 ， 推 进 电 网 智能 化 、 数 字 化 转型 ， 打 造 大 
湾 区 一 流 智能 数字 电网 ， 提 高 对 高 比例 可 再 生 能 源 的 消 纳 和 调 
控 能 力 ， 构 建 适 应 新 能 源 发 展 的 坚强 主 网 及 以 新 能 源 为 主体 的 
新 型 电力 系统 。 

一 一 积极 探索 智慧 能 源 生态 建设 。 加 快 完成 电网 数字 化 转 
型 建设 ， 构 建 数字 电网 基础 。 并 在 此 基础 上 开发 面向 内 部 规划 
建设 、 调 度 、 运 维 、 客 服 的 数字 化 应 用 系统 ， 从 而 提升 对 外 三 
商 支 撑 能 力 。 推 动 在 智慧 能 源 、 电 动 汽车 等 领域 构建 能 源 小 生 
态 。 智 慧 能 源 方面 ， 联 合 能 源 供应 商 ， 打 造 供给 侧 的 综合 能 源 
供应 ， 形 成 区 域 的 综合 能 源 优化 能 力 ; 联合 能 源 服务 商 ， 打 造 
能 源 消费 侧 的 能 源 服务 平台 ， 聚 合 柔 性 负荷 资源 实现 多 维度 的 
需求 侧 响应 ， 降 低 用 能 损耗 ， 提 升 能 源 利 用 效率 ， 提 升 绿色 能 
源 水 平 。 车 网 互动 方面 ， 分 阶段 推进 单项 有 序 充 电 、 双 向 有 序 
充 放电 、 车 网 智能 互动 ， 缓 解 电 网 建设 压力 、 聚 合资 源 形成 一 
定 需求 侧 响 应 能 力 ， 满 足 绿色 电力 交易 需求 ， 降 低 弃 光 情 况 出 
现 。 

一 一 积极 打造 新 型 电力 系统 示范 项 目 。 积 极 引导 电动 汽车 
有 序 充电 ， 推 动 V2G、 智 能 微 电 网 等 示范 项 目 建设 ， 开 展 需 求 
侧 电 气 化 程度 提升 下 电网 适应 性 研究 ， 大 力 推动 南方 区 域 新 型 
电力 系统 建设 所 布局 的 示范 项 目 ， 面 向 松山 湖 先进 制造 业 产 业 
集群 ， 以 服务 松山 湖 园 区 实现 绿色 低 碳 发 展 为 目标 ， 打 造 拥 有 
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“优质 电力 、 数 字 电网 、 能 源 生态 ”三 大 显著 特征 的 区 域 级 新 
型 电力 系统 示范 区 。 加 快 电网 数字 化 转型 ， 提 升 清洁 能 源 占 比 
及 资源 配置 能 力 ， 同 时 创新 电力 市 场 机 制 。 到 2025 年 ， 全 面 建 
成 松山 湖 智 慧 能 源 示范 项 目 , 清 洁 能 源 装 机 规模 突破 25 万 千瓦 ， 
核心 区 客户 年 平均 停电 时 间 小 于 1.5 分 钟 ; 灵活 性 资源 容量 超过 
10 万 千瓦 ， 需 求 侧 响应 参与 主体 数量 超过 100 个 ， 同 时 借鉴 示 
范 项 目 经 验 ， 有 序 向 全 市 镇 街 (园区 ) 推广 

一 一 提升 电网 安全 高 效 电力 保障 能 力 。 积 极 推 动 智能 电网 
建设 ， 通 过 增强 电网 的 灵活 可 控 能 力 ， 保 障 新 能 源 发 展 ， 提 高 
电网 安全 稳定 水 平 ， 增 强 供 电 保障 能 力 ， 为 社会 经 济 发 展 提供 
有 力 的 支撑 。 通 过 全 方位 客户 服务 互动 平台 建设 ， 加 强 “ 云 大 
物 移 智 ” 等 新 技术 应 用 ， 提 升 信息 融合 水 平 ， 满 足 用 户 多 样 化 
用 电 服务 ， 适 应 售 电 侧 改 革 发 展 ， 提 升 供电 水 平和 服务 质量 。 
到 2025 年 , 电网 安全 方面 , 高 压 存量 风险 将 得 到 有 效 解决 , 220 
千 伏 及 110 千 伏 主 变 N-1 通过 率 均 达到 了 100%; 监控 系统 安 
防 和 覆盖 率 和 主 变 状态 监测 覆盖 率 为 100%。 可靠 电 网 方面 户 均 
停电 时 间 降 低 至 1 小 时 ; 电压 合格 率 、 自 动 化 覆盖 率 、 馈 线 自 
动 化 覆盖 率 均 达到 100% 的 规划 目标 。 绿色 电网 方面 ， 水 能 、 风 
能 、 太 阳 能 利用 率 均 为 100%， 各 种 可 再 生 能 源 均 得 到 充分 的 有 
效 利用 。 高 效 电网 方面 ， 电 网 综合 线 损 率 整体 下 降 趋势 明显 ， 
2025 年 东莞 电网 综合 线 损 率 下 降 至 1.70%; 智能 电表 覆盖 率 、 
低压 集 抄 履 盖 率 保持 100% 履 盖 的 成 绩 ; 各 电压 等 级 规划 容 载 比 
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均 满 足 电网 负荷 发 展 的 需求 ， 并 留 有 最 够 的 裕 度 。 

一 一 $500 千 伏 主 干 网 架 . 坚 持 以 坚强 可 靠 和 适度 超前 为 目标 ， 
加 快 推进 500 千 伏 受 电 通道 和 5$00 千 伏 变 电站 建设 ， 切 实 增强 
500 千 伏 电 网 受 电 和 送 电能 力 。 配 合 协调 乌 东 德 广东 受 端 交流 本 
套 工 程 和 南通 道 直流 背靠背 工程 等 省 重点 能 源 工程 建设 “十 四 
五 期间， 新 建 500 千 伏 变电站 3 座 ， 增 容 改 造 500kV 变电站 1 
座 ， 共 新 增 500 千 伏 主 变 容 量 合计 900 万 千 伏 安 ， 新 建 500 千 
伏 线路 389.2 公里 ,改造 500 千 伏 线路 116 公里 。 至 2025 年 底 ， 
全 市 建成 500 千 伏 变电站 8 座 ， 变 电容 量 达 2850 万 千 伏 安 。 

一 一 220 千 伏 网 架 . 进一步 完善 网 架 结构 , 推动 220 千 伏 网 
架 优 化 和 变电站 建设 ， 优 先 解 决 “ 卡 脖 子 ” 问 题 和 提升 变 电 容 载 
比 ， 有 条 件 的 逐步 消除 220 千 伏 终 端 站 ， 降 低 电 网 运行 风险 ， 
合理 规划 输电 通道 ， 消 除 输电 瓶颈 ， 以 500 千 伏 变 电站 为 中 心 
形成 环 网 或 链 式 结构 。 “十 四 五 ?期 间 ， 新 增 220 千 伏 变电站 20 
座 ， 扩 建 及 增 容 改造 变电站 6 座 ， 新 增 220 千 伏 变 容量 共 1128 
万 千 伏 安 ， 新 增 220 千 伏 线路 873.3 公里 。 

全 市 建成 220 千 伏 变电站 57 座 ， 变 电容 量 达 3816 万 千 伏 
安 。 到 2025 年 ，220 千 伏 电网 形成 以 东莞 、 水 乡 、 莞 城 、 横 沥 、 
纵 江 、 崇 焕 、 生 态 、 滨 海 共 8 个 500 千 伏 变 电站 为 供电 中 心 的 
分 区 供电 网 络 ， 每 个 供电 区 域 之 间 均 有 2~4 回 220 千 伏 联 络 线 
路 . 

一 一 110 千 伏 配 电 网 。 构 建安 全 可 靠 、 能 力 充足 、 适 应 性 强 
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的 配 电网 架 结构 ， 满 足 系统 安全 及 经 济 的 要 求 。 因 地 制 宜 选 择 
配 电 自动 化 技术 路 线 ， 差 异化 开展 配 电 自动 化 建设 ， 建 成 数字 
化 平台 和 泛 物 联网 应 用 , 逐步 实现 配 电 网 的 “可 观 、 可 测 、 可 探 ”， 
适应 新 能 源 、 新 技术 和 和 新 应 用 的 发 展 需求 。“ 十 四 五 ”期 间 ， 新 
建 110 千 伏 变电站 64 座 、 改 造 (扩建 或 增 容 ) 变电站 10 座 ， 
变 电 容量 增加 1075.1 万 千 伏 安 。 到 2025 年 , 全 市 建成 110 千 伏 
变电站 233 座 、 变 电容 量 3639.8 万 千 伏 安 、 容 载 比 2.17。 

一 一 中 低压 电网 。 提 升 中 低压 配 电网 的 网 络 结构 水 平 、 负 
荷 供应 能 力 、 装 备 技术 水 平 。“ 十 四 五 ”期 间 ， 新 建 及 改造 中 
压 线 路 1678 回 ， 线 路 7139.09 千 米 ， 开 关 柜 4206 面 ， 新 建 及 改 
造 配 变 5157 人 台 ， 容 量 403.605 万 千 伏 安 ， 低 压 线路 5678.43 千 
米 ,， 低压 开关 柜 19036 面 ， 建设 智能 电表 8.676 万 只 ,低压 集 抄 
1.841 万 个 ; 建设 三 还 自动 化 开关 柜 4998 面 ， 三 还 自动 化 柱 上 
开关 692 人 台 ， 三 还 自动 化 终端 7819 套 ; 建设 配 电网 光缆 2010 
Te 


专栏 4 电网 重点 工程 列表 


500 千 伏 项 目 : 建成 投产 崇 焕 输 变 电工 程 、 广 东 电网 直流 背靠背 异步 联网 东莞 工 
程 (南通 道 ) 、 生 态 输 变 电工 程 、 滨 海 输 变 电工 程 、 横 沥 至 莞 城 线路 工程 、 东 莞 站 
升级 改造 工程 等 。 

220 千 伏 项 目 : 建成 投产 崇 焕 站 220 千 伏 出 线 配 套 工程 、 冠 和 输 变 电工 程 、 中 堂 
燃气 热电 联 产 电厂 接 入 系统 工程 等 39 项 工程 。 

110 千 伏 项 目 : 建成 投产 110 千 伏 乌 沙 输 变 电 工程 、110 千 伏 新 马鞍 输 变 电 工程 、 
110 千 伏 稚 子 园 输 变 电 等 123 项 工程 。 


(三 ) 持续 优化 油气 运输 网 络 
一 一 天 然 气 基础 设施 进一步 完善 。 加 强 天 然 气 基础 设施 建 


22 


设 ， 优 化 天 然 气 输送 网 络 布局 ， 在 工业 聚集 区 新 建 、 扩 建 门 站 ， 
同时 新 建 储 气 库 ， 保 障 电 力 、 造 纸 业 等 行业 企业 天 然 气 安全 供 
应 。 市 政 高 压 管道 形成 四 个 闭环 ， 两 个 半 环 的 管 网 格局 ， 新 建 
高 压 管道 188 公里 ， 中 压 管 网 互联 互通 ， 建 成 高 压 管道 340 公 
里 ， 次 高 压 管道 48 公里 , 合计 388 公里 。 推进 扩 建 高 未 、 谢 岗 、 
樟木头 门 站 ， 新 建 清 溪 门 站 ; 新 建 高 -高 压 调 压 站 2 座 ， 高 -中 压 
调 压 站 13 座 , 扩容 1 座 ; 新 建 大 朗 清 管 站 1 座 . 形成 以 西 二 线 、 
九 丰 LNG、 大 鹏 LNG、 省 管 网 管道 气 为 基础 气 源 的 供 气 能 力 ，。 

一 一 整合 成 品 油 储 运 设施 。 整 合 石油 管道 、 油 库 、 码 头等 
资源 ， 研 究 建立 适当 石油 储备 ， 落 实 成 品 油 批发 企业 社会 储备 
责任 ， 建 立 以 企业 储备 为 主 的 成 品 油 储备 体系 ， 确 保 市 场 供应 

(四 ) 提升 能 源 应 急 抗灾 能 力 

一 一 提升 天 然 气 应 急 储备 能 力 。 健 全 政府 储备 与 企业 社会 
责任 储备 有 机 结合 、 互 补 联动 的 储备 体系 。 重 点 推进 由 市 属国 
有 能 源 企业 在 东莞 立 沙 岛 主导 投资 建设 不 小 于 20 万 立方 LNG 
储备 库 及 其 配套 码头 项 目 建设 。 推 进 东 莞 九 丰 LNG 扩建 项 目 等 
项 目 开工 建设 ， 推 进 常 正 、 大 朗 、 横 沥 LNG 储 配 站 建成 投产 ， 
拓展 气 源 供应 渠道 ， 增 加 上 游 气 源 供应 量 。 鼓 励 充分 依托 利用 
现 有 石油 码头 ,将 其 合理 改造 为 LNG 应 急 调 峰 气 源 站 ， 并 接 入 
城市 燃气 管 网 ， 保 障 我 市 天 然 气 供应 安全 。 到 2025 年 ， 东 莞 市 

然 气 储备 能 力 达 2.25 亿 立 方 米 (气态 ) 
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一 一 增强 电力 抗灾 保障 能 力 。 提 升 电源 测 调节 能 力 ， 推 进 
配置 FCB 抗灾 保障 电源 建设 。 加 强 电 网 侧 的 抗灾 能 力 ， 提 升 电 
网 抗灾 保障 水 平 ， 新 增 中 堂 二 期 燃气 电厂 黑 启 动 路 径 ; 加 快 推 
进 110 千 伏 中 心 站 至 银 丰 体育 开关 站 双 回 线路 工程 建设 ; 积极 
推进 抗灾 保障 新 技术 研究 及 应 用 ， 重 点 开展 储 能 技术 在 我 市 保 
底 电网 中 的 应 用 研究 。 


专栏 5 天 然 气 管 网 重点 工程 列表 


门 站 和 调 压 站 : 推进 扩建 高 起 、 谢 岗 、 樟 木头 门 站 ， 新 建 清 溪 门 站 ; 新 建立 沙 
岛 和 水 乡 高 -高 压 调 压 站 ; 新 建 大 朗 、 大 岭 山 、 麻 涌 、 中 堂 、 沙 田 、 威 远 岛 、 黄 江 、 
凤 岗 、 道 滁 、 万 江 、 石 排 、 茶 山 、 常 平等 高 -中 压 调 压 站 ， 扩 容 厚 街 高 -中 压 调 压 站 。 

LNG 储 配 站 : 推进 建设 长 安 、 高 赵 、 麻 涌 、 东 坑 、 常 平 、 大 衣 、 横 沥 、 常 平 朗 洲 
LNG 调 峰 储 配 站 。 

储 气 设施 : 推进 建设 东莞 立 沙 岛 LNG 调 峰 储 备 库 、 东 莞 九 丰 LNG 扩建 项 目 。 


第 二 节 推动 能 源 清 洁 高 效 利用 

坚持 能 源 节 约 与 高 效 利用 并 举 ， 推 动能 源 消费 音 命 ， 大 力 
推动 工业 、 建 筑 、 交 通 等 重点 领域 节能 减 碳 ， 提 升 能 源 利用 效 
率 ， 开 创 节约 高 效 、 绿 色 低 碳 用 能 新 局 面 。 

(一 ) 不 断 优化 能 源 消费 结构 

一 一 严格 控制 煤炭 消费 总 量 。 稳 步 推进 沙 角 电 厂 燃 煤 机 组 
退役 ， 积 极 有 序 推进 玖 龙 纸 业 、 理 文 造 纸 、 人 金田 纸 业 等 项 目 自 
Pa ”工作 , 同步 完成 “ 煤 改 气 ”相关 配套 工程 建设 ,， 确 
保 “ 十 四 五 ?时 期 全 面 完 成 “ 煤 改 气 ”、 煤 电 退 役 相 关 工 作 。 到 2025 
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年 ， 全 市 煤炭 消费 总 量 约 为 523 万 吨 ,“ 十 四 五 ?期 间 压 减 煤炭 
消费 量 约 589 万 吨 。 

一 一 继续 扩大 天 然 气 利 用 规模 。 积 极 培育 天 然 气 市 场 ， 进 
一 步 增加 天 然 气 在 城镇 居民 用 气 、 工 业 用 气 等 领域 的 高 效 利用 。 
加 快 推 进 玖 龙 纸 业 (东莞 ) 有 限 公 司 天 然 气 热电 联 产 项 目 、 广 
东 理 文 造 纸 有 限 公 司 自 备 电厂 煤 改 气 项 目 、 东 莞 市 金田 纸 业 有 
限 公司 煤 改 气 项 目 、 东 莞 港 新 沙 南 益 海 嘉 里 天 然 气 分 布 式 能 源 
项 目 等 自 备 电 厂 “ 煤 改 气 ”" 工 程 建设 。 由 点 带 面 逐 步 扩 大 天 然 气 
利用 规模 ， 在 城郊 结合 区 努力 实现 天 然 气管 道 全 覆盖 ， 偏 远 后 
民 集中 地 区 可 采用 LNG、CNG 点 供 模 式 先行 供 气 ， 并 预 留 远 期 
接 入 管道 天 然 气 的 相关 设施 。 加 快 推进 载 货 汽车 和 水 运行 业 等 
交通 领域 “ 油 改 气 ” 加 强 餐 饮 行业 管道 天 然 气 置换 政策 引导 ， 
试点 餐饮 行业 管道 天 然 气 置换 。 到 2025 年 ， 全 市 天 然 气 消费 总 
量 约 为 100 亿 立 方 米 ,“ 十 四 五 ”期 间 天 然 气 消费 量 增长 约 69 亿 
立方 米 。 

(二 ) 深 挖 工业 领域 节能 潜力 

加 快 建设 具有 东莞 特色 的 绿色 制造 体系 ， 推 动 制造 业 绿色 
转型 发 展 ; 持续 开展 绿色 清洁 生产 审核 ， 加 大 “ 双 超 ”、“ 双 有 ”、 
“高 耗 能 ”企业 开展 绿色 清洁 生产 工作 力度 ， 全 方位 实施 绿色 清 
洁 生产 ; 坚决 次 制 “ 两 高 ”项 目 讶 目 发 展 ， 整 改 不 符合 要 求 的 
“两 高 ”项 目 ， 严 控 增 量 项 目 ， 不 予 审批 不 符合 能 耗 双 控 要 求 
的 新 项 目 ， 稳 妥 推 动 造纸 行业 等 高 耗 能 行业 存量 项 目 节能 降 碳 
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技术 改造 ; 充分 发 挥 财政 资金 支持 引导 作用 ， 推 动 全 市 节能 技 
术 改 造 工作 深入 开展 ， 积 极 组 织 企 业 开展 节能 技 改 项 目 申报 工 
作 ; 加 强 重 点 用 能 行业 能 效 对 标 ， 引 导 主 要 耗 能 行业 积极 参与 
全 国 、 全 省 能 效 对 标 活 动 , 以 工业 行业 产 出 能 效 为 核心 , 按照 “ 控 
制 增 量 、 优 化 存量 、 提 升 质 量 ” 的 要 求 ， 强 化 各 工业 行业 能 效 控 
制 ， 带 动 各 行业 能 效 提升 ; 继续 推动 市 级 能 源 管 理 中 心平 台 建 
设 ， 扩 大 企业 能 源 管理 中 心 履 盖 面 以 及 提高 管理 质量 。 

(三 ) 加 快 建筑 领域 节能 发 展 

大 力 推 广 绿色 建筑 ， 新 建 建筑 严格 执行 建筑 节能 标准 ， 推 
行 绿色 施工 方式 ， 推 广 绿色 节能 材料 、 装 配 式 建 筑 ， 新 建 建筑 
设计 阶段 、 施 工 阶段 节能 强制 性 标准 执行 率 达 到 100%。 积极 开 
展 超 低 能 耗 建筑 、 近 零 能 耗 建筑 建设 示范 ， 鼓 励 超 低 能 耗 建筑 
集中 连 片 建设 。 加 强 可 再 生 能 源 建筑 应 用 ， 豆 励 有 条 件 建筑 屋 
顶 建 设 分 布 式 光伏 发 电 项 目 ,积极 发 展 光电 建筑 一 体 化 (BIPV )， 
只 极 推动 空气 源 热 泵 热 水 系 统 在 民用 建筑 中 广泛 应 用 。 做 好 既 
有 建筑 节能 改造 ， 开 展 大 型 公共 建筑 能 耗 统计 、 能 源 审计 、 能 
效 公 示 和 能 耗 监测 平台 建设 。 扎 实 推进 “ 禁 实 限 糙 ”“ 混 凝 土 禁 
现 " 和 “砂浆 禁 现 工作， 禁止 使 用 实心 粘土 砖 ， 限 制 使 用 糙 土 类 
墙 材 制品 ， 推 广 应 用 安全 耐久 、 节 能 环保 、 施 工 便利 的 绿色 建 
材 。 

(四 ) 推动 绿色 交通 体系 建设 

加 快 推进 现代 综合 交通 运输 体系 建设 , 提高 多 式 联运 比重 。 
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加 快 发 展 绿色 货运 与 现代 物流 ， 支 持 绿色 环保 物流 技术 的 推广 
和 和 普及， 推动 建设 “绿色 物流 "片区 。 倡导 绿 色 出 行 ， 深 化 发 展 
公共 交通 和 慢 行 交通 ， 提 高 出 行 信息 服务 能 力 。 推 动 交 通 运 输 
用 能 方式 变革 ， 加 快 节能 减 排 科技 创新 应 用 ， 推 动 交通 用 能 实 
现 多 元 化 、 清 洁 化 、 智 能 化 和 电气 化 。 加 快 新 能 源 汽 车 推广 应 
用 ， 全 面 推进 电动 汽车 充电 设施 建设 ， 推 进 充电 设施 标准 化 、 
充电 网 络 互联 互通 , 提升 新 能 源 汽车 充电 保障 能 力 , 到 2025 年 ， 
全 市 建成 充电 桩 约 34000 个 。 研 究 推 动 氢 能 源 汽车 应 用 和 加 和 氢 
站 建设 ， 到 2025 年 力争 建成 29 座 加 所 站。 推动 运输 船舶 LNG 
清洁 动力 和 纯 电 动 改造 ， 全 面 推广 港口 岸 电 ， 新 建 、 改 建 、 扩 
建 码头 的 岸 电 设施 能 配 尽 配 , 推动 广东 石 龙 铁 路 国际 物流 中 心 、 
立 沙 岛 精 细 化 工 园区 和 常平 大 京 九 物流 园 LNG 加 注 站 、 东 莞 港 
区 LNG 岸 基 加 气 站 建设 。 

(五 ) 强化 能 源 需 求 侧 管理 

加 强 电力 需求 侧 管 理 ， 督 促 电网 企业 根据 年 度 电 力 电量 节 
约 指 标 推进 电力 需求 侧 管理 相关 工作 。 鼓 励 并 引导 电网 企业 、 
能 源 服务 公司 、 电 力 用 户 等 共同 参与 ， 改 变 用 电 方式 ， 减 少 电 
力 消耗 ， 提 高 终端 用 能 效率 。 实 施 全 民 节 能 行动 计划 ， 在 全 社 
会 推广 节约 用 能 理念 ， 形 成 节能 消费 模式 ， 引 导 全 社会 科学 用 
能 。 推 进 终端 用 能 领域 以 电 代 气 、 以 电 代 油 ， 推 广 新 能 源 汽车 、 
热泵 、 电 窗 炉 等 新 型 用 能 方式 ， 探 索 全 电 园 区 (小 区 、 景 区 ) 
港口 岸 电 等 项 目 建设 。 


(六 ) 培育 高 效用 能 社会 氛围 

大 力 提 倡 节 能 低 碳 的 生产 、 生 活 、 消 费 方 式 ， 抑 制 不 合理 
能 源 消 费 。 进 一 步 拓 宽 节 能 宣传 渠道 和 范围 ， 创 新 宣传 方式 ， 
做 好 每 年 度 的 节能 宣传 工作 ， 重 视 节 能 技术 及 市 能 技巧 的 成 果 
宣传 ， 继 续 将 节能 宣传 工作 往 技术 和 成 效 方面 深耕 。 加 强 绿色 
出 行 宣 传 和 科普 教育 ， 加 强 绿色 交通 宣教 行动 ， 深 入 宣 贯 相关 
理念 、 目 标 和 任务 ， 开 展 绿色 出 行 宣 传 月 活动 及 “无 车 日 活动 ， 
制作 发 布 绿色 出 行 公益 广告 ， 让 绿色 出 行 成 为 风尚 。 政 府 应 当 
优先 采购 使 用 可 再 生 能 源 、 新 能 源 ， 以 及 节能 的 产品 和 服务 。 
切实 执行 国家 各 项 节能 价格 政策 ,利用 价格 杠杆 促进 节能 减 排 。 

第 三 节 加 快 构建 智慧 能 源 系 统 

(一 ) 推动 能 源 系统 智能 化 建设 

一 一 推动 能 源 生 产 智 能 化 。 鼓 励 传统 发 电厂 智能 化 升级 改 
造 ， 鼓 励 建设 智能 光伏 电站 等 设施 ， 实 现 传 统 能 源 和 可 再 生 能 
源 的 智能 化 生产 。 

一 一 推动 集中 式 与 分 布 式 储 能 协同 发 展 。 开 发 储 电 、 储 热 、 
储 冷 、 清 洁 燃 料 存 储 等 多 类 型 、 大 容量 、 低 成 本 、 高 效率 、 长 
寿命 储 能 产品 及 系统 。 推 动 建设 小 区 、 楼 宇 、 家 庭 应 用 场景 下 
的 分 布 式 储 能 设备 ， 实 现 储 能 设备 的 混合 配置 、 高 效 管理 、 友 
好 并 网 。 

一 一 加 快 推动 能 源 消费 智能 化 。 鼓 励 建设 以 智和 
源 灵 活 交易 为 主要 特征 的 智慧 路 灯 、 智 能 家 居 、 智 和 
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上 终端 和 能 
E 


能 小 区 和 智能 工厂 ， 支 撑 智 慧 城市 建设 。 普 及 智能 化 用 电 监 测 
ea na pe 
侧 管理 ， 建 设 家 庭 、 园 区 、 区 域 不 同 层次 的 用 能 主体 参与 能 源 
市 场 的 接 入 设施 和 信息 服务 平台 。 

一 一 全 面 普及 智能 终端 机 接 入 设施 。 实 现 电能 、 热 力 、 制 
冷 等 能 源 消费 的 实时 计量 、 信 息 交 互 与 主动 控制 。 丰 富 智 能 终 
端 高 级 量 测 系统 的 实施 功能 ， 促 进 水 、 气 、 热 、 电 的 远程 自动 

集 采 集 抄 ， 实 现 多 表 合 一 。 规 范 智能 终端 高 级 量 测 系统 的 组 网 
结构 与 信息 接口 ， 实 现 和 用 户 之 间 安 人 全、 可靠、 快速 的 双向 通 


(二 ) 加 强 综合 能 源 网 络 建设 

es 天 然 气管 网 ; 
网 络 等 多 种 类 型 网 络 互联 互通 ， 多 种 能 源 形 态 ee 
SA 能 源 网 络 。 在 松山 湖 科学 城 、 
滨海 湾 新 区 率先 布局 ,确保 综合 能 源 网 络 结构 合理 、 运 行 高 效 。 
推动 支撑 电 、 冷 、 热 、 气 、 氨 等 多 种 能 源 形态 灵活 转化 、 高 效 
存储 、 智 能 协同 的 基础 设施 建设 。 

(三 ) 发 展 电动 汽车 应 用 新 模式 

探索 研究 电动 汽车 废旧 动力 电池 在 储 能 电站 等 储 能 系统 实 
现 梯 次 利用 。 充 分 利用 太阳 能 等 可 再 生 能 源 资源 ， 因 地 制 宜 建 
设 新 能 源 充 放电 站 等 基础 设施 ， 提 供电 动 汽车 充 放电 、 换 电 等 
业务 ， 实 现 电动 汽车 与 新 能 源 的 协同 优化 运行 。 
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(四 ) 积极 推动 双 碳 示范 项 目 建设 

积极 推动 双 碳 试点 示范 工作 ， 因 地 制 宜 推 动 滨海 湾 新 区 、 
水 乡 特 色 发 展 经 济 区 、 银 屏 新 区 建设 光 储 一 体 化 等 多 能 互补 项 
目 建 设 。 推 动 滨海 湾 新 区 、 银 屏 新 区 建设 光 储 一 体 化 等 多 能 互 
补 项 目 建 设 ， 提 升 园区 供 能 效率 。 探 索 打 造 滨海 湾 新 区 国际 低 
碳 合 作 示范 区 ， 推 进 节能 低 碳 技术 研发 推广 应 用 ， 突 破 规模 化 
储 能 、 氧 能 、 碳 捕 集 利用 与 封存 等 技术 。 鼓 励 发 展 零 碳 低 碳 绿 
色 能 源 产业 项 目 ， 建 设 可 再 生 能 源 科 学 研究 、 技 术 开 发 、 产 业 
化 发 展 的 国际 合作 基地 ， 探 索 净 零 碳 能 源 供应 模式 ， 将 低 碳 示 
范 区 打造 成 为 新 型 低 碳 产业 聚集 区 和 低 碳 生活 方式 引领 区 。 

(五 ) 打造 低 碳 产业 示范 园区 建设 

优化 能 源 供应 方式 ， 推 进 高 碳 高 耗 能 区 域 打造 多 能 互补 示 
范 项 目 ， 制 定 差异 化 的 电子 信息 制造 业 、 造 纸 业 等 较 高 能 耗 产 
业 聚集 的 区 域 减 碳 方案 ， 打 造 低 碳 产 业 示 范 园区 。 重 点 推进 松 
山 湖 智慧 能 源 生态 系统 示范 区 建设 工作 ， 全 面 升级 东莞 松山 湖 
智能 电网 示范 区 ， 打 造 集 光 伏 、 储 能 、 智 能 微 电 网 、 电 动 汽车 、 
电子 信息 产业 集群 为 一 体 的 源 网 衔 储 一 体 化 示范 工程 ， 大 力 提 
升 园区 内 工业 领域 终端 电气 化 率 ， 提 升 能 源 利 用 效率 。 在 水 乡 
特色 发 展 经 济 区 、 银 屏 新 区 、 塘 厦 新 兴 产 业 基 地 、 松 山 湖 等 高 
耗 能 区 域 打造 3 5 个 低 碳 产业 示范 区 ， 充 分 利用 园区 内 屋顶 、 
墙 面 及 有 条 件 地 方 布局 光伏 及 储 能 设施 ， 推 广 应 用 热电 联 产 、 
光 储 一 体 化 等 多 能 互补 综合 利用 等 集约 供 能 方式 ， 建 成 与 电子 
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制造 业 、 造 纸 业 等 其 他 高 耗 能 制造 业 多 能 互补 、 供 需 协调 
四 9 熙 能 源 系统 ， 0 sa 
及 碳 排放 ， 助 力 碳 达 峰 碳 中 和 进程 


专栏 6 智慧 能 源 重点 工程 列表 


双 碳 示范 项 目 : 推动 滨海 湾 新 区 、 银 屏 新 区 建设 2 4 个 光 储 一 体 化 等 多 能 互补 
项 目 ， 推 动 滨 海湾 新 区 国际 es 

低 碳 产业 示范 项 目 : 推动 松山 湖 智慧 能 源 生态 系统 示范 区 第 二 阶段 、 滨 海湾 新 
区 智慧 能 源 生态 系统 示范 区 等 项 目 建设 ， ”在 水 乡 特色 发 忆 经 济 区 、 银 屏 新 区 、 塘 厦 
新 兴 产 业 基 地 、 松 山 湖 等 高 耗 能 区 域 打 造 3 5 个 低 碳 产业 示范 区 。 


第 四 节 壮大 优势 能 源 产 业 体 系 

(一 ) 壮大 光伏 制造 产业 

依托 我 市 制造 业 基 础 ， 重 点 建设 光伏 生产 设备 、 辅 料 、 逆 
变 器 和 高 效 PERC 电池 生产 基地 。 推 动产 学 研 用 结合 ， 建 设 技 
术 创新 平台 ， 开 展 一 批 关键 性、 前沿 性 技术 研发 。 支 持 有 能 力 、 
有 资质 的 企 事业 单位 建设 国家 级 智能 光伏 检测 认证 公共 服务 平 
合 ， 围 绕 智能 光伏 各 环节 开展 检测 认证 、 评 级 等 服务 。 推 动 建 
立 一 批 智 能 光伏 产业 生态 暑 化 器 、 加 速 器 ， 鼓 励 为 初创 企业 提 
供 资金 、 技 术 、 市 场 应 用 及 推广 等 扶持 。 重 点 支持 企业 加 强 光 
电 建 筑 一 体 化 (BIPV ) 关键 材料 、 国 产 化 HJT、TOPCon 等 关 
键 设备 生产 和 研发 。 

(二 ) 积极 培育 乞 能 产业 

一 一 适度 超前 ， 布 局 氢 能 源 产 业 。 人 立足 现 有 新 能 源 电动 汽 
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车 产业 基础 ， 构 建 以 麻 渗 镇 为 核心 ， 望 牛 墩 镇 、 中 堂 镇 和 洪梅 
镇 为 补充 的 新 能 源 汽车 产业 基地 。 在 持续 推动 巨 正 源 立 沙 岛 丙 
烷 脱 所 等 工业 副 产 氧 的 基础 上 ， 重 点 发 展 以 电解 水 、 甲 醇 重 整 
制 毛 和 固体 燃料 棒 为 代表 的 多 元 化 制 毛 手段 ， 扩 大 和 毛 能 来 源 ， 
保障 稳定 氢 源 供给 。 推动 电解 水 制 所 廉价 化 ， 支 持 与 光伏 企业 
与 风能 企业 进行 合作 研发 ， 建 立 低 成 本 可 再 生 能 源 电解 水 制 氢 
技术 研发 平台 ， 逐 步 实现 大 规模 分 布 式 可 再 生 能 源 电解 水 制 氢 
示 犯 装置 ， 降 低 电解 水 制 氧 成 本 。 加 快 甲醇 重 整 制 氢 产 业 化 ， 
加 快 推进 樟木头 合 即 得 水 所 项 目 建设 ， 加 速水 氢 产 业 规模 化 生 
产 步伐 ， 逐 步 建成 涵盖 氧气 制 取 、 燃 料 电池 生产 的 有 东莞 特色 
的 水 氧 价值 园 。 构 建 以 氧 能 源 企 业 为 主体 、 产 学 研 用 相 结合 的 
氨 能 利用 产业 联盟 ， 培 育 和 引进 一 批 国内 一 流 氧 能 装备 制造 企 
业 ， 加 速 氧 能 产业 化 、 规 模 化 和 商业 化 进程 ， 形 成 氢 能 高 端 装 
备 产 业 聚 集 区 。 

一 一 优化 配套 ， 发 挥 示范 引领 作用 。 加 快 市 内 加 氧 站 建设 
布局 ， 积 极 鼓励 中 石油 、 中 石化 、 新 奥 燃 气 等 能 源 公司 加 入 加 
所 站 建设 过 程 ， 探 索 研 究 加 油 、 加 气 、 加 氢 一 体 化 建设 ， 不 断 
完善 东莞 市 燃料 电池 汽车 运 党 基础 设施 ， 加 快 实现 氧 能 源 产 业 
化 。 推 动 所 能 源 应 用 试点 示范 ， 积 极 推动 打造 氢 燃 料 电池 公交 
车 、 市 政 环卫 车 示范 线路 ;， 鼓 励 开 展 毛 燃料 电池 发 电 以 及 分 布 
式 氧 能 源 应 用 示 郊 ， 加 快 在 热电 联 供 领域 的 氧 能 应 用 ; 探索 氢 
能 产品 在 通讯 基站 、 商 业 楼 宇 、 零 售 商 店 、 居 民 住宅 、 分 散 电 
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站 、 应 急救 灾 等 领域 的 推广 应 用 。 

(三 ) 延伸 扩展 电池 产业 

巩固 锂电 池 产 业 链 完整 、 龙 头 企 业 带 动 的 产业 优势 ， 延 促 
动力 电池 、 储 能 电池 产业 领域 ， 发 展 新 型 电池 技术 。 在 储 能 领 
域 ， 发 展 储 能 电池 、 逆 变 器 、 能 量 管 理 系统 ， 支 持 光 伏 与 储 能 
融合 发 展 。 在 新 型 电池 领域 ， 发 展 燃 料 电 池 、 固 态 电 池 ， 突 破 
新 型 电池 制备 的 关键 技术 和 材料 ， 加 强攻 关 氧 气 /空气 聚合 物 电 
解 质 膜 燃料 电池 (PEMFC ) 技术 。 支 持 新 型 电池 产业 化 ， 培 育 
发 展 锂电 池 回 收 和 下 游 梯次 利用 、 再 利用 行业 ，。 

第 五 节 推动 能 源 治理 体系 现代 化 

一 一 完善 落实 能 耗 “ 双 控 ” 制 度 。 进 一 步 加 强 能 耗 强度 管控 ， 
建立 完善 用 能 预算 管理 制度 ， 合 理 分 解 下 达能 耗 “ 双 控 ” 目 标 任 
务 。 加 强 节 能 审查 与 能 耗 “ 双 控 ” 工 作 的 有 效 联动 ， 坚 持 控 制 能 
耗 与 服务 经 济 发 展 相 结合 ， 保 障 新 兴 产 业 合 理 用 能 。 大 力 发 展 
绿色 低 碳 和 可 再 生 能 源 ， 结 合 国家 、 省 能 耗 “ 双 控 ”工作 方向 ， 
完善 考核 机 制 ， 促进 能 耗 “ 双 控 ” 向 碳 排 放 总 量 和 强度 “ 双 控 ” 
转变 .强化 能 耗 “ 双 控 ”目标 完成 情况 监测 预警 ,坚持 能 耗 “ 双 控 ” 
形势 分 析 制 度 和 上 晴雨 表 制 度 ， 加 强 分 析 研 判 ， 及 时 协调 解决 存 
在 的 突出 问题 。 

一 一 推进 能 源 重点 领域 改革 。 紧 密 跟 进 国 家 、 广 东 省 在 天 
然 气 领域 的 改革 和 部 署 ， 对 接 落 实 “X+1+X” 改 革 目 标 ， 按 照 减 
少 供 气 环节 、 降 低 输 气 成 本 的 原则 ， 推 动 管道 燃气 价格 改革 。 
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只 极 研 究 降 低 天 然 气 价格 的 可 行 性 途径 ， 研 究 气 源 价 格 联动 机 
制 、 分 类 用 户 气 价 机制 、 调 峰 气 价 及 辅助 服务 价格 机 制 等 相关 
实施 方案 。 加 强 城 燃 价格 监管 ， 有 序 推进 符合 条 件 的 工商 业 用 
户 实施 天 然 气 直 供 ， 继 续 完 善 天 然 气 价格 听证 会 制度 ， 实 行 更 
加 灵活 的 价格 政策 。 针 对 自 备 电 厂 “ 煤 改 气 ?>， 研 究 根据 用 户 气 
量 等 情况 核定 独立 的 配 气 价格 ， 结 合 配 气 价格 “以 量 定价 的 办 
法 引导 管道 天 然 气 销售 价格 。 完 善 和 建立 管道 天 然 气 销售 价格 
与 气 源 价格 和 配 气 价格 联动 调整 机 制 ， 继 续 实 行 气 价 优惠 政策 
和 居民 阶梯 气 价 制度 。 

只 极 配合 上 级 主管 部 门 ， 研 究 明 确 省 级 电网 输电 成 本 和 地 
区 间 交 叉 补贴 。 完 善 居民 用 电 、 用 气 阶梯 价格 制度 ， 实 施 差别 
价格 政策 ， 对 超 能 耗 产品 实行 惩罚 性 定价 。 研 究 分 布 式 能 源 、 
需求 侧 响 应 、 储 能 发 展 配套 价格 政策 ， 探 索 实 施 绿色 电价 、 峰 
谷 电价 、 尖 峰 电价 、 高 可 靠 性 用 电价 格 、 气 电 联 动 价格 等 导向 
型 价格 政策 ， 充 分 发 挥 能 源 市 场 价格 杠杆 调节 作用 。 

一 一 建设 精益 化 管理 平台 。 建 设 全 市 能 源 信息 互联 共享 平 
合 ， 打 造 能 源 需 求 响 应 、 消 费 实时 监控 、 计 划 用 能 、 企 业 信用 、 
能 源 交易 等 功能 ， 提 高 能 源 管 理 效率 ， 优 化 管理 效果 ， 推 动能 
源 管 理 水 平 进一步 提升 。 推 进 能 源 消费 需求 计划 申报 、 能 效 对 
标 及 监控 考核 、 企 业 用 能 权 有 偿 使 用 及 交易 等 相关 文件 出 合 ， 
使 全 市 能 源 管理 、 能 源 消费 利用 更 加 精益 化 、 智 能 化 、 法 制 化 。 

一 一 加 大 油气 管道 安全 保护 力度 。 贯 彻 落实 《东莞 市 石油 
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气管 道 安 全 生产 重大 事故 隐患 治理 督办 办 法 》 和 《东莞 市 
me 深入 开展 油气 输送 
管道 企业 安全 生产 管理 工作 专项 督 查 行动 ， 持 续 开 展 风 险 隐 忠 
排查 工作 ， 开 展 部 门 联动 执法 ， 严 格 落实 管道 保护 “五 条 红线 ” 
措施 ， 健 全 完善 管道 保护 监管 机 制 ， 完 善 管道 巡查 保护 工作 机 
制 ， 推 进 建 立 健全 长 效 工作 机 制 ， 持 续 开 展 油气 管道 隐患 排查 
整治 工作 ， 做 好 隐患 整治 成 效 评 估 。 


第 四 草 环境 影响 评价 


第 一 节 环境 影响 分 析 

本 规划 与 我 市 生态 环境 保护 、 节 约 能 等 相关 专项 规划 进行 
充分 衔接 ， 与 东莞 市 重大 发 展 战略 及 相关 政策 保持 一 致 ， 以 构 
建 “ 清 洁 低 碳 、 安 全 高 效 、 智 能 创新 ”的 现代 能 源 体系 为 目标 ， 
最 大 限度 减少 对 环境 的 影响 。 

在 保障 经 济 社会 持续 健康 发 展 的 前 提 下 ， 积 极 提升 能 源 利 
用 效率 ， 持 续 优 化 能 源 供应 结构 和 消费 模式 ， 能 源 消费 更 加 高 
效 、 清 洁 、 低 碳 ， 环 境 效益 进一步 凸显 。 能 源 消 费 低 速 增长 ， 
2025 年 我 市 能 源 消费 总 量 控制 在 广东 省 分 解 任务 目标 内 。 能 源 
效率 持续 提高 ， 单 位 GDP 能 耗 累 计 下 降 完成 广东 省 分 解 任务 。 
二 氧化 碳 排 放量 持续 下 降 , 单位 GDP 二 氧化 碳 排 放量 累计 下 降 
率 完 成 广东 省 分 解 任务 。 通 过 压 降 煤 败 消费 总 量 、 提 升天 然 气 
利用 水 平 ， 能 源 消 费 结构 向 清洁 、 低 碳 方向 持续 优化 ， 与 2020 
年 相 比 ， 煤 品 消费 比重 下 降 13 个 百分点 ， 油 品 消费 比重 提高 3 
个 百分点 ， 天 然 气 消费 比重 提高 27 个 百分点 ， 火 电 行业 清洁 化 
水 平 显著 提高 ， 单 位 发 电量 碳 排 放 和 污染 物 排放 明显 下 降 。 

第 二 节 环境 保护 措施 

充分 发 挥 能 源 规划 的 引导 和 约束 作用 。 科 学 规划 和 合理 开 
发 能 源 资 源 ， 依 据 规 划 布 局 能 源 基础 设施 建设 ， 优 化 项 目 实施 
方案 ， 不 断 提高 资源 综合 利用 水 平和 能 源 利 用 效率 ， 降 低 对 生 
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态 环境 的 影响 。 

加 强 能 源 产 供销 各 环节 的 环境 保护 。 优 先 采 用 高 效率 、 低 
污染 的 能 源 生产 设备 ， 大 力 推 广 利 用 清洁 能 源 ， 不 断 提 高 能 源 
综合 利用 水 平 ， 推 进 重点 领域 、 重 点 行业 的 节能 改造 ， 提 升 环 
人 

加 强 能 源 项 目的 环境 监督 管理 。 全 面 贯 彻 落实 环境 保护 、 
节约 能 源 相 关 法 律 法 规 。 严格 执行 能 源 项 目 环 境 影 响 评 价 制度 
和 节能 审查 制度 ， 确 保 能 源 项 目 环保 建设 标准 ， 对 生态 敏感 区 
能 源 建 设 项 目 加 强生 态 保护 与 环境 监管 ,全面 贯 彻 环境 保护 、 
节能 等 相关 法 规 ， 落 实 环境 治理 措施 ， 加 强 能 源 项 目 建设 运营 

中 的 环境 监测 和 事故 防范 。 


IE 


a 


过 各 
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第 五 章 保障 措施 
第 一 节 加 强 规 划 衔 接 
加 强 与 省 能 源 规 划 的 衔接 ， 加 强 本 市 能 源 规划 与 经 济 社会 
发 展 规划 、 城 市 规划 以 及 其 他 专项 规划 的 衔接 ， 确 保 能 源 规划 
与 电网 规划 、 天 然 气管 网 规划 的 协调 ， 确 保 能 源 基 础 设施 建设 
规划 和 布局 的 合理 性 。 根 据 能 源 发 展 规划 ， 由 市 规划 主管 部 门 
统一 规划 预 留 能 源 通道 及 能 源 项 目 用 地 .。 
第 二 节 强化 规划 实施 
建立 健全 规划 实施 责任 机 制 ， 形 成 市 发 展 和 改革 局 牵头 组 
织 协调 、 其 他 有 关 部 门 分 工 配合 、 各 镇 街 园 区 和 能 源 企 业 细 化 
落实 的 工作 机 制 ， 制 定 规划 实施 计划 。 各 相关 部 门 要 切实 履行 
职责 、 强 化 协同 联动 ， 制 定 和 完善 相关 配套 政策 措施 ， 为 规划 
实施 创造 有 利 条 件 。 各 镇 街 园区 要 切实 发 挥 主体 作用 ， 建 立 工 
作协 同 机 制 ， 形 成 合力 ， 推 动 各 项 指标 和 任务 落实 。 建 立 能 源 
规划 与 项 目 一 体 化 管理 机 制 ， 以 能 源 规划 为 依据 进行 能 源 项 目 
核准 和 备案 。 加 强 规划 实施 评估 ， 适 时 进行 滚动 修 编 。 
第 三 节 完善 要 素 保障 
加 大 项 目 建 设 的 土地 、 环 境 容量 等 要 素 保 障 力 度 ， 及 时 协 
调解 决 征地 拆迁 、 政 策 处 理 等 难点 问题 。 强 化 资金 要 素 保障 ， 
扩 宽 投 融 资 渠 道 ， 鼓 励 社 会 资本 参与 能 源 项 目 投资 建设 ， 支 持 
金融 机 构 加 大 能 源 项 目 建设 资金 投入 力度 。 加 强 与 生态 、 交 通 
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等 有 关 部 门 协调 ， 为 重点 能 源 项 目 腾 出 用 能 指标 、 市 场 空间 、 
环境 容量 ,不 断 提高 供给 质量 和 效益 ,确保 重大 项 目 落地 落实 。 
第 四 节 加 强 宣传 引导 

利用 多 种 媒体 平台 ， 加 强 新 闻 宣 传 、 政 策 解 读 和 教育 普及 ， 
准确 阐述 规划 的 指导 思想 ， 推 广 * 清 洁 低 碳 、 安 全 高 效 、 智 能 他 
新 ”的 能 源 新 发 展 理 您。 加强 和 舆论 引导 ， 回 应 社会 关切 、 传 递 有 
利于 推进 规划 实施 的 好 声音 和 正 能 量 ， 积 极 营 造 绿 色 用 能 、 节 
约 用 能 的 社会 氛围 ， 推 动 形成 社会 共识 和 自觉 意识 ， 不 断 把 能 
源 高 质量 发 展 推 向 深入 。 


人 


和 


附 表 : 《东莞 市 能 源 发 展 “ 十 四 五 规划 》 重 点 项 目 表 
附 图 1 东莞 市 “十 四 五 "规划 电源 项 目 布局 图 

附 图 2 2025 年 东莞 市 220 千 伏 电网 地 理 接线 图 

附 图 3 东莞 市 “十 四 五 天然气 设施 规划 布局 图 


附 表 1: 《东莞 市 能 源 发 展 “ 十 四 五 ”规划 》 重 点 项 目 表 
, i ek 总 投资 | “十 四 五 ” 
号 页 目 名 称 妇 内 容 及 项 四 二 
序号 项 目 名 移 建设 内 容 及 规模 规划 建设 时 间 (万 元 ) | 计划 投 次 
总 计 7291827 | 6650252 
续 建 项 目 1843370 | 1401795 
(一 ) 天 然 气 发 电 1329357 | 968519 
1 东莞 中 党 天 然 气 热电 联 产 一 期 2x49 万 千瓦 2018-2021 285400 123000 
2 东莞 中 党 天 然 气 热电 联 产 二 期 2x46 万 千瓦 2020-2022 256197 251197 
3 东莞 宁 洲 天 然 气 热电 联 产 电源 项 目 3x82.8 万 千瓦 2020-2023 592760 544322 
or 能 源 樟 洋 电力 有 限 公司 2x390MW 级 汉 
4 燃气 - 菜 汽 联合 循环 发 电 扩建 项 目 2x39 万 千瓦 2016-2021 195000 50000 
(二 ) 天 然 气 分 布 式 能 源 站 88030 79030 
1 莞 企 石 天 然 气 分 布 式 2x12 万 千瓦 2020-2022 88030 79030 
(三 ) 自 备 电厂 煤 改 气 425983 | 354246 
东莞 德 永 佳 纺 织 制 衣 有 限 公司 天 然 气 
1 分 布 式 能 源 项 目 1x4.2 万 千瓦 +2x180 吨 / 小 时 2020-2022 26000 26000 
~ 乡 站 Ne 热 Y 
2 | 歼 龙 纸 业 (东莞 Cn 司 天 然 气 热电 联 产 项 5x13.5 万 千瓦 2020-2023 230612 | 202612 
生 尹 NX 
3 广东 理 文选 2 备 电厂 煤 改 气 项 目 2x7.5 万 千瓦 2020-2023 28000 16000 
生 乡 N\ 
4 东莞 理 文 造纸 三 有 限 公 司 灌 改 气 分 布 式 能 源 2x3 万 千瓦 2020-2023 13000 8000 


项 目 (中 堂 


) 
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序号 项 目 名 称 建设 内 容 及 规模 基建 设 时 间 | 并 | 3 
5 东莞 顺 被 自 备 电 厂 煤 改 气 项 目 1x4.2 万 千瓦 2020-2022 40400 35400 
6 泰昌 公司 改建 燃气 锅炉 项 目 2x90 吨 /小 时 2020-2022 4500 4500 
人 人 2x150 吨 /小 时 2020-2023 9828 3678 

气 ” 工 程 
8 东莞 市 双 洲 纸 业 煤 改 气 改 造 项 目 1x180 吨 /小 时 2020-2023 6000 4000 
9 东莞 建 晖 、 金 洲 纸 业 煤 改 气 项 目 1x220 吨 /小 时 2020-2023 4566 1066 
10 东莞 市 金田 纸 业 有 限 公 司 煤 改 气 项 1x7.5 万 千瓦 +180 吨 /小 时 2020-2023 24702 16030 
11 益 海 嘉 里 赛 瑞 淀 粉 煤 改 气 项 目 2x4.2 万 千瓦 2020-2023 38375 36960 
2 新 开工 项 目 5028457 | 5028457 
(一 ) 电源 项 目 1581387 | 1581387 
天 然 气 发 电 1370247 | 1370247 
1 东莞 洪梅 天 然 气 热电 联 产 项 目 2x46 万 千瓦 2021-2023 220000 | 220000 
2 东莞 高 趟 电厂 扩建 项 目 2x47 万 千瓦 2022-2023 220000 | 220000 
3 谢岗 沙 角 C 电厂 替代 调 峰 项 目 2x60 万 千瓦 2022-2024 250000 | 250000 
4 谢岗 华能 东莞 二 期 调 峰 项 目 2x47 万 千瓦 2022-2023 230247 | 230247 
5 国电 投 东莞 东城 热电 扩建 项 目 1x47 万 千瓦 2022-2024 100000 | 100000 
6 东莞 华润 大 朗 天 然 气 发 电 项 目 2x47 万 千瓦 2022-2024 250000 | 250000 
7 樟 洋 电厂 三 期 扩建 项 目 1x47 万 千瓦 2023-2025 100000 100000 
天 然 气 分 布 式 能 源 站 211140 | 211140 
1 东莞 松山 湖 分 布 式 能 源 项 目 2x5 万 千瓦 2021-2025 69900 63900 
2 | 东莞 沙田 环保 专业 基地 绿洲 燃气 热电 分 布 式 2x7.5 万 千瓦 2021-2025 65000 65000 
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、 总 投资 “十 四 五 ” 
号 项 目 你 设 内 容 hl 由 如 建设 时 放 SS 信和 估 上 
序号 夺目 名 移 建设 内 容 及 规模 规划 建设 时 间 (万 元 ) | 计划 投资 
3 华润 电力 东莞 大 朗 分 布 式 能 源 项 目 2x12.5 万 千瓦 2022-2025 75240 75240 
东莞 新 奥 天 然 气 输 配 管 网 安全 监控 管理 中 心 
4 ds 1x0.16 万 千 下 2022-2025 1000 1000 
分 布 式 能 源 项 目 Cn 
(二 ) 石油 天 然 气 项 目 679153 679153 
ee , 不 少 于 20 万 立方 米 LNG 储 氏 ， 配 套 建设 8 万 吨 
杰 胺 5 |、 挫 下 让 1 车 d 2023-202 2 2 
1 东莞 立 沙 岛 LNG 调 峰 储备 库 级 LNG 专用 码头 023-2025 50000 50000 
5 东莞 九 丰 LNG 扩建 项 目 扩建 项 目 建设 16 万 立方 米 LNG 储 色 2023-2025 100000 100000 
3 天 然 气 城市 门 站 扩建 高 起 、 谢 岗 、 樟 木头 门 站 2021-2025 9400 9400 
4 高 -高 压 调 压 站 新 建立 沙 岛 调 压 站 、 水 乡 调 压 站 、 中 堂 调 压 站 2021-2025 3900 3900 
a a 新 建 道 泻 、 黄 江 、 茶 山 、 石 龙 、 大 岭 山 、 威 远 岛 、 
训 - 中 压 调 压 ; 人 2021-202 4 4 
5 高 -中 压 调 压 站 凤 岗 、 滨 海湾 调 压 ; 021-2025 9400 9400 
= N= 中 ， 项 深 3 71} 最 六 1 
. 建设 高 压 ( 次 高 压 ) 管道 140 公里 (包含 宁 洲 电 
燃气 管 浊 a 2021-202 2 2 
， 市 政 燃 气管 放 厂 配套 天 然 气管 道 ) ， 中 压 管道 600 公里 021-2025 | 270000 | 270000 
8 广东 大 鹏 40008# 阅 室 站 至 中 党 电厂 末 站 项 目 建设 高 压 天 然 气管 道 6 公里 和 配套 调 压 站 2021-2022 13453 13453 
广东 石 龙 铁 路 国际 物流 中 心 、 立 沙 岛 精细 化 工区 
9 加 气 站 和 和 船用 LNG 加 注 站 区 和 常平 大 京 九 物流 园 LNG 加 注 站 、 东 莞 港 区 2021-2025 20000 20000 
LNG 岸 基 加 气 站 
(三 ) 智慧 能 源 项 目 110300 110300 
1 松山 湖 智慧 能 源 生 态 系统 示范 区 第 二 阶段 2021-2023 50300 50300 
滨海 湾 新 区 智慧 能 源 生 态 系统 示范 区 等 项 
2 | 演 海 湾 新 区 智 意 能 源 生态 系统 示范 区 等 项 目 2021-2025 20000 20000 


建设 
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序号 项 目 名 称 建设 内 容 及 规模 规划 建设 时 间 | 人 于 识 | ，ad 
3 滨海 湾 新 区 建设 国际 低 碳 合作 示范 区 2021-2025 40000 40000 
(四 ) 电网 项 目 2657617 | 2657617 
S00 千 伏 988926 | 988926 
1 500 千 伏 深圳 中 西部 受 电 通 道 ( 东莞 段 ) 新 建 500 千 伏 线路 23 公里 2022 88000 88000 
2 东莞 500 千 伏 尝 焕 输 变 电 工程 新 增 主 变 容量 300 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 1.2 公里 2021 63750 63750 
3 穗 东 -水 乡 线路 改造 工程 新 增 线 路 长 度 30 公里 2021 2391 2391 
4 穗 东 - 横 沥 线路 改造 工程 新 增 线 路 长 度 38 公里 2021 14250 14250 
人 To 联网 东 吝 工程 (南通 | 。 工程 容量 3000 兆 瓦 、 新 增 线 路 长 度 4 公里 2022 504500 | 504500 
6 东莞 500 千 伏 生 态 输 变 电工 程 新 增 主 变 容 量 300 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 190 公里 2024 109750 | 109750 
7 狮 洋 - 沙 角 电厂 线路 增 容 改造 新 增 线路 长 度 48 公里 2025 47160 47160 
8 东莞 500 千 伏 滨海 输 变 电工 程 新 增 主 变 容 量 200 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 34 公里 2025 55375 55375 
9 东莞 500 千 伏 西 南 受 电 通道 工程 线路 长 度 130 公里 2025 48750 48750 
10 东莞 500 千 伏 东 莞 站 升级 改造 工程 新 增 主 变 容量 400 万 千 伏 安 2025 55000 55000 
220 千 伏 790923 | 790923 
1 崇 焕 站 220kV 出 线 配 套 工 程 线路 长 度 4.6 公里 2021 12260 12260 
2 冠 和 输 变 电工 程 新 增 主 变 容量 72 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 10.8 公里 2021 51083 51083 
3 中 堂 燃气 热电 联 产 电厂 接 入 系统 工程 线路 长 度 17.8 公里 2021 37407 37407 
4 跃 立 ~ 茶 宕 线路 工程 线路 长 度 21 公里 2021 27634 27634 
5 塘 厦 牵引 站 接 入 系统 线路 工程 线路 长 度 17.1 公里 2021 7870 7870 
6 培 北 甲乙 线 改造 工程 线路 长 度 4.4 公里 2021 1859 1859 
7 下 沙 站 插 扩建 工程 新 增 主 变 容 量 24 万 千 伏 安 2021 2180 2180 
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} 灾 es 。 总 投资 | “ 2 
项 目 名 称 建设 内 容 及 规模 规划 建设 时 间 | 人 了 | 让 机 天 

角 布 站 类 扩建 工程 主 变 容 量 24 万 千 伏 安 2021 2180 2180 

赵 林 输 变 电工 程 新 增 主 变 容 量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 7.6 公里 2022 33169 33169 

东 富 输 变 电 工程 72 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 8.2 公里 2022 23196 23196 

低 涌 站 #2 扩建 工程 新 增 主 变 容 量 24 万 千 伏 安 2022 2820 2820 
茶 察 站 #2 扩建 工程 新 增 主 变 容 量 24 万 千 伏 安 2022 2820 2820 

宁 洲 电厂 1 号 机 组 接 入 系统 工程 线路 长 度 10 公里 2022 13000 13000 
掌 洲 站 #2 扩建 工程 新 增 主 变 容量 24 万 千 伏 安 2023 2820 2820 

伯 治 站 克 扩建 工程 新 增 主 变 容量 24 万 千 伏 安 2023 2820 2820 

富安 输 变 电工 程 新 增 主 变 容量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 12 公里 2023 34000 34000 

南边 输 变 电 工程 新 增 主 变 容 量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 2.6 公里 2023 26185 26185 
坑 美 输 变 电工 程 新 增 主 变 容 量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 46 公里 2023 21620 21620 

鲁 园 输 变 电 工程 新 增 主 变 容量 72 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 8 公里 2023 21460 21460 

明湖 输 变 电工 程 新 增 主 变 容量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 70 公里 2023 38000 38000 
元 江 ~ 七 星 线路 工程 线路 长 度 10 公里 2023 2800 2800 

宁 洲 电厂 2 号 机 组 接 入 系统 工程 线路 长 度 10 公里 2023 13000 13000 
宁 洲 电厂 3 号 机 组 接 入 系统 工程 线路 长 度 10 公里 2023 13000 13000 
百业 输 变 电工 程 新 增 主 变 容量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 30 公里 2023 22600 22600 

学 前 输 变 电 工程 新 增 主 变 容量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 54 公里 2024 25960 25960 

如 平 输 变 电 工程 新 增 主 变 容量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 40 公里 2024 23400 23400 

茶山 输 变 电 工 程 新 增 主 变 容量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 24 公里 2024 22600 22600 
生态 站 220kV 出 线 配套 工程 线路 长 度 126 公里 2024 17640 17640 
梅 沙 输 变 电工 程 新 增 主 变 容 量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 50 公里 2024 25400 25400 
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序号 项 目 名 称 建设 内 容 及 规模 规划 建设 时 间 | 人 2 | ， ad 
30 振 伪 输 变 电工 程 新 增 主 变 容 量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 16 公里 2024 39200 39200 
31 得 村 输 变 电工 程 新 增 主 变 容 量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 20 公里 2025 31400 31400 
32 滨海 站 220kV 出 线 配 套 工程 线路 长 度 20 公里 2025 26000 26000 
33 沙 角 输 变 电工 程 新 增 主 变 容 量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 30 公里 2025 39000 39000 
34 大 星 输 变 电 工程 新 增 主 变 容量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 8 公里 2025 19520 19520 
35 赵 林 ~ 古 坑 线 路 工程 线路 长 度 20 公里 2025 2800 2800 
36 “| 中 堂 燃气 热电 联 产 电厂 (二 期 ) 接 入 系统 工程 线路 长 度 23 公里 2025 37500 37500 
37 立 沙 岛 输 变 电 工 程 新 增 主 变 容量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 40 公里 2025 24000 24000 
38 华 诚 输 变 电 工 程 新 增 主 变 容量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 12 公里 2025 15600 15600 
39 上 洞 〈 湖 美 ) 输 变 电工 程 新 增 主 变 容 量 48 万 千 伏 安 ， 线 路 长 度 32 公里 2025 25120 25120 
兄 划 新 建 110 千 伏 变 电站 64 座 、 改 造 ( 扩 建 增 容 

110 千 伏 输 变 电 工程 本 增 。 2 、 过 )| 2021.2025 | 877768 | 877768 
= 前 期 研究 项 目 420000 | 220000 
1 东莞 洪梅 天 然 气 热电 联 产 扩建 项 目 2x47 万 千瓦 2022-2025 220000 | 220000 
2 华润 电力 东莞 松山 湖北 区 天 然 气 发 电 项 目 2x47 万 千瓦 2021-2025 50000 
3 东莞 松山 湖 能 源 互联 共享 园区 二 期 工程 2021-2025 50000 
4 东莞 国际 商务 区 综合 能 源 项 目 (集中 供 冷 ) 2021-2025 50000 
5 “| 滨海 湾 新 区 综合 能 源 项 目 (集中 供 冷 、 储 能 调 0 GD 


峰 ) 
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附 图 1 东莞 市 “十 四 五 ”规划 电源 项 目 布 局 图 


规划 调 峰 发 电厂 
[CD ] 规划 热电 厂 
规则 分 布 式 能 源 站 


东 坑 核 要 
东莞 松山 湖 分 布 式 能 源 项 目 
A 
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附 图 2 2025 年 东莞 市 220 千 伏 电网 地 理 接线 图 
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东莞 市 “十 四 五 ”天 然 气 设施 规划 布局 图 


附 图 3 


|| 
一 已 建设 市 域 次 高 压 顽 气 管 才 
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